a Certificado Literal de 
sunarp ;:::. Partida Registral 


Registro de Propiedad Vehicular 


ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA Código Verificación 
Oficina Registral de LIMA 80234758 
Partida Nro. 52678107 Publicidad Nro:2022-04232447 
Placa Nro. D9U139 14/07/2022 17:20:12 
| € ` B | 
l L^ .. = 
...... 
. ` * | 


Placa :D9U139 
Partida Nro: 52678107 
Titulo Nro: 2021 - 2736233 


Transferencia de Propiedad 
— F =a 


— 
c 
I —— e + 
PERSONA NATURAL 9 
HUAMAN OSIS JHORDAN HAROLD 3 
| DNI 47183453 Soltero Q 
+ 
< 
MEME E h .9 
Ü 
Acto Compra - Venta e 
Precio s/. 13,000.00 5 
Monto Pagado s/. 13,000.00 3 
Forma de Pago CANCELADO 
| 
| — | 
| Documento: Acta Notarial 
| Funcionario: Notario - GOMEZ VERASTEGUI LUIS MANUEL 
| Fecha: 24/09/2021 
| 
Título 2021-2736233 | 
Fecha 04/10/2021 13:01:39 | 
Derechos Pagados S/ 79.00 | 
Recibo 2021-1-1040153 (LIMA) 
Fecha de Asiento 05/11/2021 ~ PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA 
d | 
| | 
| | 
JAIME JAVIER VASQUEZ VILLAR 
Stegistrador Poter 
Zona Rigrstraj NAY. Seda Lire 
i 
| | 
; m | 
Solicitud N° : 2022 - 4232447 página 7 de 11 OFICINA REGISTRAL DE LIMA 
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“ 


a Certificado Literal de 
sunarp i Partida Registral 


Registro de Propiedad Vehicular 


ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA 


Código Verificación 
Oficina Registral de LIMA 


80234738 
Partida Nro. 52678107 Publicidad Nro.:2022-04232447 
Place Nro. D9U1439 14/07/2022 17:20:12 


SUELA IINDIDICIA NACIONAL 
Dr IOS MIAMIO PUBLICOS 


| SUNARP 


Placa : D9U139 
Partida Nro: 52678107 


Titulo Nro : 2020 - 1617350 


| 
| 
| 
| 


( Transferencia de Propiedad | 
—————M— _ L 
Í CY 
i e 
P + 
Vv) 
SOCIEDAD CONYUGAL 3 
CAMARENA QUISPE ELIZABETH NATALIA | 
DNI 40139198 Casado E 
YUPANQUI ROJAS ARISTIDES WASHINGTON + 
DNI 20024975 Casado S 
| `Ü 
— | 2 
L 
Acto Compra - Venta Es 
Precio S/. 9,700.00 3 
Monto Pagado S/. 9,700.00 Ó 
Forma de Pago CONTADO 
| 
——o—STI—— € | 
Documento: Acta de Transferencia 
Funcionario: Notario - CAMPOS ECHEANDIA, FEDERICO JESUS 
| Fecha: 25/09/2020 
| T—————À— 
( | Título 2020-1617350 
s Fecha 01/10/2020 08:19:30 
| Derechos Pagados s/ 78.00 
Recibo 2020-1-836941 (LIMA) l 
| Fecha de Asiento 15/10/2020 - PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA 
I 
| 
isrado Pù . 
| Zona Registre! NS IX -Sede Lima 
! 
| 
| 
Ë em — i E " a == l 
Solicitud N* : 2022 - 4232447 página 8 de 11 OFICINA REGISTRAL DE LIMA 
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UEM Certificado Literal de 


sunarp ji Partida Registral 


Registro de Propiedad Vehicular 


ZONA REGISTRAL N IX - SEDE LIMA 


Código Verificación 
Oficina Registral de LIMA 


80234738 
Partida Nro, 52678107 Publicidad Nro.:2022-04232447 
Placa Nre. D9U139 14/07/2022 17:20:12 


| = - ° 
ITA * 
e.» 
` 
Sunarp ;:::: 
"Lr 
Kopecint edóensia detona! ^ 
dle los Rag htros Público; “o 
+ 
Placa :D9U139 
| Partida Nro: 52678107 
Título Nro: 2021 - 1494395 
Cambio de Características 
i co 
| O 
I + 
v 
SOCIEDAD CONYUGAL 9 
| CAMARENA QUISPE ELIZABETH NATALIA P 
DNI 40139198 Casado d 
YUPANQUI ROJAS ARISTIDES WASHINGTON R 
DNI 20024975 Casado © 
O 
° 
L 
AS + 
S 
Acto Cambio de Caracteristicas. Š 
Observación CAMBIO DE COMBUSTIBLE Y CONSECUENTE 
MODIFICACION DE PESOS. 
| AE 
DUA 118 2013 10 276680 1 
Tipo de Uso Vehiculos Particulares (Categoria M) 
Categoria M1 
; Nro. VIN KNADM411AD6272682 
^i Nro. Serie KNADM411AD6272682 
| Nro. Motor G4LADPO59185 
| Marca KIA | 
| Modelo RIO 
| Año Modelo 2013 
j Nro. Versión 1.2 MT LX 
| Color PLATA BRILLANTE 
| Tipo Carrocería SEDAN 
| Nro. Ruedas 4 
Nro. Ejes 2 SEN MR i — 
Fórmula Rodante < gg? o. UE A 
I Potencia Motor 638 6000 
| Tipo Combustible BI-COMBUSTIBLE GNV 
| Nro. Cilindros 4 
| Cilindrada 1.248 L 
| Longitud 4.36 mt 
Ancho 1.72 mt 
| Altura 1.45 mt 
Nro. Asientos 5 
Nro. Pasajeros 4 
Peso Bruto 1.531 tn 
Solicitud N° : 2022 - 4232447 página 9 de 11 OFICINA RE(Gi&TDA! mmi naa 
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A Z, Certificado Literal de 
Partida Registral 


Registro de Propiedad Vehicular 


ZONA REGISTRAL N* IX - SEDE LIMA 
Oficina Registral de LIMA 


Partida Nro. 52678407 
Placa Nro. D9U139 


Código Verificación 
80234738 
Publicidad Nro.:2022-04232447 
14/07/2022 17:20:12 


| bos : | 
I es : | 
sunarp);:: | 


Placa :D9U139 
Partida Nro: 52678107 
Título Nro: 2021 - 1494395 


| Cambio de Características 
| ALS ticas 


Peso Neto 1.175 tn 

Carga Util 0.356 tn 
| Observación CAMBIO DE COMBUSTIBLE y CONSECUENTE | 
| MODIFICACION DE PESOS. | 


Documento: 


Formulario Registral 


Funcionario: ~ SUNARP | 
Fecha: 09/06/2021 | 
Documento: Certificado de Conformidad 
Funcionario: ENTIDAD CERTIFICADORA - MOTOR GAS COMPANY S.A. 
| Fecha: 08/06/2021 | 
l 
| | 
| Título 2021-1494395 
Fecha 09/06/2021 12:40:57 
Monto Cobrado 5/ 40.00 
Recibo 2021-364-4782 (LIMA) 
Fecha Asiento 25/06/2021 


Cuatrocientos cuatro.404 


| f 


iui, om be DS - Bats Lan 


| 
| 
| 
| 


3Micituq N° : 2022 ~ 4232487 
VAÍOTID009 47.27486 


===] 
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A me Certificado Literal de 
Sunar pi: Partida Registral 


Registro de Propiedad Vehicular 


ZONA REGISTRAL N* IX - SEDE LIMA 


Código Verificación 
Oficina Registral de LIMA 


80234738 
Partida Nro. 52678107 Publicidad Nro.:2022-04232447 
Placa Nro. D9U139 14/07/2022 17:20:12 


Placa :D9U139 
Partida Nro: 52678107 
Título Nro: 2021 - 3198161 


Transferencia de Propiedad 
— cc di em ETA Ceci es 


COPROPIEDAD 
ESPINO LUCANA HUGO JHONY 
DNI 47293058 Soltero 
CARPIO AMARINGO JERUSVITH LUZCARI 
DNI 46690698 Soltero 


——————M——————MÀ 


Cuatrocientos cinco.405 


Acto Compra - Venta 
Precio S/. 12,000.00 
Forma de Pago CONTADO 


—  ———rcÑ[.— .. . i 


Documento: Acta Notarial 
Funcionario: Notario - REYES TELLO, ROXANNA LUZ 
Fecha: 11/11/2021 


———————M————— MÓ— —— 


Título 2021-3198161 
Fecha 16/11/2021 08:36:18 
Derechos Pagados S/ 79.00 
| Recibo 2021-1-1212410 (LIMA) 
| Fecha de Asiento 27/11/2021 - PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA 


| 
| 


ll | Basa! 


istredor Público 
Jona Reg lstral W° IX- Sade Lima 


Solicitud N° : 2022 - 4232447 página 11 de 11 OFICINA REGISTRAL DE LIMA 
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suna 


VN 


ZONA REGISTRAL N° [|- SEDE CHICLAYO Código Verificación 
Oficina Registral de CHICLAYO 49993738 

Partida Nro. 60696818 Publicidad Nro.:2022-04232448 
Placa Nro. M4F776 14/07/2022 17:20:12 


1. TÍTULOS PENDIENTES 
NINGUNO. 


Verificado y expedido por VERA ARCE, MIREILLE, CERTIFICADOR de la Oficina Registral de Oficina Registral de LIMA, a las 
17:23:22 del 14 de Julio dei 2022. 


2 
"VERA ARCE MIREILIE ` 
CERTIFICADOR 
Zona Registral Nf iX - Sede Lima 


Cuatrocientos seis.406 


-OS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO 
JE SU EXPEDICION (ART. 140" DEL T.U O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N 126-201 2-SUNARP-SN) 


-A AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPSJ/ENLINEA.SUNARP.GOB PE/SUNARPWEB/PAGES/ 
UBLICIDADCERTIFICADANERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN, 


REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD 


'ORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE 
iO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO 


Solicitud N° : 2022 - 4232448 
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p Certificado Literal de 
sunarp iix Partida Registral 


Registro de Propiedad Vehicular 


ZONA REGISTRAL N° |] - SEDE CHICLAYO Código Verificación 
Oficina Registral de CHICLAYO 49993738 

Partida Nro. 60696818 Publicidad Nro.:2022-04232448 
Placa Nro. M4F776 14/07/2022 17:20:12 


| & SUNARP 


BUFERUCTEN RES CLA, NACIONES, | 
p PX LOS EUITIO PUNICOS 


| Placa : M4F776 
Partida Nro: 60696818 


Titulo Nro : 2016 - 991576 


Transferencia de Propiedad 
— RÉÉsoae 


PERSONA NATURAL 
| SILVA TANTALEAN EDA 


Cuatrocientos siete.407 


DNI 46777073 Soltero 
| 
| Acto Compra - Venta 
! Inp. 
Precio 8/ 20,000.00 
Monto Pagado s/ 20,000.00 
Forma de Pago CONTADO 
| 
Documento: Acta de Transferencia 
Funcionario: Notario - N°589 - ABANTO MONTALVAN 
Fecha: 22/06/2016 
l I 
| : 
| Título 2016-991576 
Fecha 23/06/2018 09:56:27 
A Derechos Pagados S/ 71.00 
Recibo 2016-107-8122 (CHICLAYO) 


———A- AAA 


| Fecha de Asiento 24/06/2016 
| 


* bids LP TR 
* 


[O MONSALVE YNGA | 
| Registrador Público (e) | 
| Zona Registral N° || - Sede Chiclayo | 
| 

| 

| 


Solicitud N° : 2022 - 4232448 página 2 de 10 OFICINA REGISTRAL DE IIMA 
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E Certificado Literal de 
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ZONA REGISTRAL N° II - SEDE CHICLAYO Código Verificación 
Oficina Registral de CHICLAYO 49993738 

Partida Nro. 60696818 Publicidad Nro.:2022-04232448 
Placa Nro. M4F776 14/07/2022 17:20:12 


| 

| | SUNARP 
| Ë. DOPEMOTEXDINCIA NACIONAL 

| a” DY LOT REBT FOBRICOS 

| Placa ; M4F776 | 
| Partida Nro: 60696818 

| 


Titulo Nro : 2018 - 2117816 


Transferencia de Propiedad 
trans: 


oo 
Y 
E t 
o 
| ¿E 
| PERSONA NATURAL Y 
| MEJIA GUEVARA SALVADOR 9 
| DNI 27366903 Soltero E 
| + 
sz 
A 
Acto Compra - Venta S 
Precio s/ 12,000.00 e 
Monto Pagado s/ 12,000.00 5 
Forma de Pago CONTADO = 
| OQ 
| — A I 
| Documento : Acta de Transferencia | 
Funcionario: Notario ~ MANUEL CARDOSO ZEVALLOS | 
| Fecha: 18/09/2018 | 
| 
| 
Título 2018-2117816 
Fecha 19/09/2018 08:36:42 
( Derechos Pagados S/ 75,00 
; | Recibo 2018-105-11730 (CHOTA) 
| Fecha de Asiento 27/09/2018 
| | 
| | 
| | 
| | 
| 
— N —— 
EN = =: | 
| | 
| | 
J | 
| | 
| | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Solicitud N° : 2022 - 4232448 página 3 de 10 OFICINA REGISTRAL Me inis 
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TRUM Certificado Literal de 
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m Registro de Propiedad Vehicular 


ZONA REGISTRAL N° II - SEDE CHICLAYO Código Verificación 


Oficina Registral de CHI CLAYO 


Partida Nro, 60896818 
Placa Nro. M4F776 


49923738 
Publicidad Nro.:2022.04232448 
14/07/2022 17:20:12 


à 


SUNARP 
TOREXH TES DEN CLA. NACIONAL 
PI LOF Rios PÚBLICOS 


Placa : M4F776 
Partida Nro: 60898818 


Título Nro : 2013 - 49664 


Inscripción de Vehiculo 
=nscril 


PERSONA JURIDICA 


INVERSIONES y TRANSPOR! 


RUC 20487991598 


P.E. N° 11159887 - Chiclayo. 


TES T.S.T EIRL 


FF _ 


Acto Primera Inscripcion de Dominio 
Precio US$ 36,790.00 

Monto Pagado US$ 36,790.00 

Forma de Pago CONTADO 


Observación 


MEDIO DE PAGO: SCOTIABANK 


MEE cS E U 


Cuatrocientos nueve.A09 


Acto Primera Inscripcion de Dominio 
Clase CMTA PICKUP 
| Marca TOYOTA | 
! Modelo HILUX 
| Año Modelo 2013 
Año Fabricación 2013 
Tipo Carrocería PICK-UP 
Color GRIS OSCURO METALICO 
Nro. Versión Áx4 CD MT 3.0 Up 
Nro. Serie MROFZ2267D01193139 
Nro. VIN MROFZ22G7D1193139 
Nro. Motor 1KDA095170 
| Potencia Motor 0120.0003400 
Tipo Combustibie DIESEL 
Nro. Cilindros 4 
Cilindrada 2.982 ce 
| Peso Seco 1.902 tn 
Peso Neto 1.902 tn 
Carga Util 0.803 tn —— ÉCRIRE 
Eeso-Brube--— — 712.705 tn 
u" Nro. Asientos 5 
Longitud 5.26 mt 
| Ancho 1.83 mt 
| Altura 1.86 mt 
| Fórmula Rodante 4X4 
Nro. Pasajeros 4 
Nro. Puertas 4 
Nro. Ruedas 4 
Nro. Ejes 2 
Tipo de Uso N-Motorizados Para transporte de mercancias 
Categoria Ni 
Observación MEDIO DE PAGO: SCOTIABANK 
| 


— 


solicitud N° : 2022 - 4222448 
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A Certificado Literal de 
sunarp iiy Partida Registral 


Registro de Propiedad Vehicular 


ZONA REGISTRAL N° Hi - SEDE CHICLAYO 


" I Código Verificación 
Oficina Registral de CHICLAYO 49983738 

Partida Nro. 60606818 Publicidad Nro.:2022-04232448 
Placa Nro. M4F776 14/07/2022 17:20:12 


qh Sunane 


Di105 RECIETIOS FOMICOS 


Placa : M4F776 
Partida Nro: 60596818 


Titulo Nro : 2013 - 49664 


; Inscripción de Vehiculo 
—— LO 


O 
— 
+ 
Ceticos CALLAO N 
Eo 
Canna A EE mec ine: Š 
Documento: Formulario de Inscripcion + 
Funcionario: Notario - CARLOS CABALLERO BURGOS B 
Fecha: 24/06/2013 `= 
O 
Documento: Factura L 
Funcionario: Persona Juridica - NOR AUTOS CHICLAYO SAC 3 
Fecha: 30/05/2013 xj 
NS] 
Documento: Declaracion Unica de Aduanas 
Funcionario; Aduanas - 118201310203312 - COPIA CARBONADA 
Fecha: 14/05/2013 
Título 2013-49664 
Fecha 25/06/2013 16:14:12 
| Monto Cobrado S/ 67.00 
Recibo 2013-01-8827 
Fecha Asiento 02/07/2013 


PUBLICO (62 


olicitud N° : 2022 - 4232448 Página 5 de 10 OFICINA REGISTRA) ME t IMA 
erha impración ` 44/07/5052 47220.4858 


S Certificado Literal de 
sunarp B Partida Registral 


Registro de Propiedad Vehicular 


ZONA REGISTRAL N° il - SEDE CHICLAYO 


Código Verificación 
Oficina Registral de CHICLAYO 


49993738 
Partida Nro. 60696818 Publicidad Nro.:2022-04232448 
Placa Nro. M4F776 14/07/2022 17:20:12 
eis 
|. SUNARP 
| sq RÜUPENDCTESGEN CIA. NACION AL. 
> e PI LOS XLC*IXOS PUBICOS 
Placa : M4F776 
Partida Nro: 60696818 
Titulo Nro : 2019 - 1636565 
( Transferencia de Propiedad 
AN co! 
— 
=— 
"E 
PERSONA NATURAL y 
ESPINO LUCANA HUGO JHONY e 
DNI 47293058 Soltero S 
x 
o 
E 
Acto Compra - Venta ES 
Precio s/ 11,000.00 Š 
Monto Pagado s/ 11,000.00 9 
Forma de Pago CONTADO 5 
3 
A nn T . E E GU 
Documento: Acta de Transferencia 
Funcionario: Notario - BERTHA SALDAÑA- LIC. CARDOSO ZEVALLOS 
Fecha: 10/07/2019 
| 
Título 2019-1636565 | 
Fecha 11/07/2019 14:51:00 
Derechos Pagados S/ 76.00 
| Recibo 2019-105-7862 (CHOTA) 
| Fecha de Asiento 24/07/2019 | 
| | 
| | 
| f 
I | 
| < š e ñ 
| 
| 
| o a —E E € id 
Solicitud N° : 2022 - 4232448 página 6 de 10 OFICINA REGISTRAL DE LIMA 
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ZONA REGISTRAL N° ll - SEDE CHICLAYO 
Oficina Registral de CHICLAYO 


Partida Nro. 60696818 
Placa Nro. M4F776 


Código Verificación 
49953738 
Publicidad Nro:2022-04232448 
14/07/2022 17:20:12 


* UNARP | 
EOFIINTENDIRCIA NACIONAL 
DLIOS RECUSTIOS FOBLICOS 


Placa : M4F776 
Partida Nro: 60696848 


€ —— M — Eig U 


Titulo Nro : 2018 - 828817 


Transferencia de Propiedad 
I——————— Se Propiedad 


N 

ws 

A + 
PERSONA NATURAL ! Š 
GALVEZ CHAMAYA JORGE ANTONIO ° 
DNI 41073580 Soltero `° 
vy 

o 

—————MM—M—————————— + 
< 

Acto Compra - Venta © 
Precio s/ 50,000.00 S 
Monto Pagado s/ 50,000.00 E 
Forma de Pago AL CONTADO 5 
3 

Q 


— ———— ———M 


Documento: Acta de Transferencia 
Funcionario: Notario - EUSEBIO DIAZ DIAZ 
Fecha: 07/04/2018 
| 

Título 2018-828817 
Fecha 12/04/2018 14:54:12 

Í Derechos Pagados S/ 75.00 
Recibo 2018-85-7711 (CHICLAYO) 
Fecha de Asiento 17/04/2018 


Zona Registral LES Bed Chiclayo 


| 
| 


OFICINA REGISTRAL DE LIMA 


L 


2022 - 4232448 
1410719099 17-20-46 
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ZONA REGISTRAL N° Il - SEDE CHICLAYO Código Verificación 
Oficina Registral de CHICLAYO 49993738 

Partida Nro. 60696818 Publicidad Nro.:2022-04232448 
Placa Nro. M4F77686 14/07/2022 17:20:12 


SUNARP 


AREA TENDENCIA MACIONAL 
PE LOS MRGUTAOT RUIGCO: 


Placa : M4F776 
Partida Nro: 60696818 


Titulo Nro : 2013 - 77108189 


Constitución Garantía Mobiliaria y Otrcs Actos 
—— — — s De9elfiaria y Utros Actos 


— — II s  . . . _ _ _ C O 
REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR 
Garantía Mobiliaria 


a G CG 


Participantes 


ACREEDOR: SCOTIABANK PERU SAA. RUC 20100043140 
CALLE BOLOGNESI 380, CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE 


DEUDOR/CONSTITUYENTE: INVERSIONES Y TRANSPORTES T.S.T. E.I.R.L. RUC 20487991598 
CALLE RACARRUMI N°447 - URB. FEDERICO VILLARREAL, CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE 


A 


Monto de gravamen 
Determinado S/ 97,493.50 


——————————————————————M———————— 


| Valor del (los) bien (es) 


Cuatrocientos trece.413 


| 8/ 97,493.50 
á—_—aew— . _ _ OU C G C CC e 


| Identificación y descripción del (los) _bien(es) 


| Placa: M4F776 Motor: 1KDA095170 Serie: MROFZ22G7D1193139 

| : 
————————— ——Á——————— A | 

= ASI 


Forma y condiciones de ejecución del bien 

FORMA DE EJECUCIÓN: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES 
ASUMIDAS POR LOS CONSTITUYENTES EN VIRTUD DEL CONTRATO, LA ACREEDORA PODRÁ A SU 
ELECCION OPTAR POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES FORMAS DE EJECUCIÓN: I.- VENTA 
EXTRAJUDICIAL, 11.- ADJUDICACIÓN DEL BIEN POR EL BANCO, III.- EJECUCIÓN 
JUDICIAL: CONFORME AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 


A 


Fecha del acto constitutivo ] oM EX—— — 


== 2346572232 


———————— U U U U U U — ŘŇŘ 


Plazo de vigencia de la Garantía 
Indeterminado 


—————MÀM HÀ 
Depositario 


TORIBIO SILVA TANTALEAN DNI 16767284 
CALLE RACARRUMI H°447 URB. FEDERICO VILLARREAL, CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE 


— U á—— U C 


Representante(s) 
INVERSIONES Y TRANSPORTES T.S.T. E.I.R.L. RUC 20487991598 
CALLE RACARRUMI N°447 - URB.FEDERICO VILLARREAL, CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE 


i 
i 
i 


| | f " — yl 
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BOPERINTENDYNCIA NACIONAL 
PX LOS XEIGUTXOS YUBLICOS 


Placa : M4F776 
Partida Nro: 60698818 


Título Nro : 2013 - 77108189 


——— 


Constitución Garantía Mobiliaria y Otros Actos 


| Pactos especiales 
i OBLIGACIONES GARANTIZADAS: TODAS LAS DEUDAS Y OBLIGACIONES DE CARGO DEL | 
CONSTITUYENTE ORIGINADAS O QUE SE ORIGINEN POR APLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL | 
CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS SUSCRITO POR ÉSTA CON EL BANCO CON ANTERIORIDAD 
A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO O QUE SE SUSCRIBA CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA 
DEL MISMO, ASI COMO AQUELLAS QUE SE HAYAN ORIGINADO O SE ORIGINEN FRENTE AL 
BANCO POR OPERACIONES DE CREDITO DIRECTO E INDIRECTO, TANTO EN MONEDA NACIONAL 
COMO EXTRANJERA, SEA EN FORMA DE CRÉDITOS, MUTUOS, PRÉSTAMOS, LINEAS DE CRÉDITO, 
CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, ADVANCE ACCOUNT, CARTAS DE CRÉDITOS, CARTAS DE 
CRÉDITO DOCUMENTARIO, DESCUENTOS O ADELANTOS SOBRE FACTURAS, FACTURAS 
CONFORMADAS, PACTORING, TARJETAS DE CRÉDITO, SALDOS DEUDORES POR EL USO DE 
TARJETAS DE CRÉDITO, SOBREGIROS O SALDOS DEUDORES EN CUENTA CORRIENTE, AVALES, 

| FIANZAS, CRÉDITOS CON AVALES, PAGARÉS Y DEMÁS TÍTULOS VALORES, ADELANTOS EN 
CUENTA GARANTÍA CON RESPALDO DE DOCUMENTOS DE CAMBIO, TÍTULOS DE CRÉDITO 
HIPOTECARIO NEGOCIABLES, WARRANTS, BONOS, PAPELES COMERCIALES, CARTAS DE CRÉDITO 
STAND BY, OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FINANCIAMIENTO DE OPERACIONES 
DE COMERCIO EXTERIOR Y DEMÁS MODALIDADES DE CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO, 
COMISIONES, GASTOS, SEGUROS Y CUALESQUIERA OTRAS OBLIGACIONES ASUMIDAS O POR 
ASUMIR FRENTE AL BANCO, DEJÁNDOSE CONSTANCIA QUE LAS OPERACIONES QUE ANTECEDEN 
SON SOLO ENUNCIATIVAS Y NO LIMITATIVAS. DE MANERA ESPECIAL Y SIN PERJUICIO DE 

LO ANTERIOR: EL CREDITO VEHICULAR HASTA POR LA SUMA DE 8/.77,493.50 NUEVOS 
SOLES; A UNA TASA DE IMNTERES DE 19.00 5, A UN PLAZO 36 MESES, SIN PERIODO DE 

° GRACIA, OTORGADO POR El BANCO A LOS CONSTITUYENTES. 

Ç 

Documento: Escritura Publica | 
Funcionario: Notario N*464-VERA MENDEZ-CHICLAYO 
Fecha: 27/05/2013 


Cuatrocientos catorce .A14 


Documento: Escritura Publica 
Funcionario: Notario N*478-VERA MENDEZ-ACLARACION 
Fecha: 29/05/2013 


—— O —— ss s"—"— s —OcO<nNƏSIY —. 


! CONSTITUCION DE GARANTIA MOBILIARIA HASTA POR LA SUMA DE S/.97,493.50 NUEVOS | 
i 
SOLES 


L 
Título Nro. : 2013 - 77108189 - djs Viae isi AA = 
- A Orden Nro. : 2013 - 10395 
Fecha : 13/09/2013 04:24:07 pm 
Derechos Pagados : S/. 155.00 
Recibo : 2013-06-9922 
Fecha de Asiento : 01/10/2013 04:45:05 pm 
] Sede : CHICLAYO 
i 
i 
i i 
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SUNARP 


FOUEENTEN DXECUA NACIONAL 
t 2 DE LOS ARCUITROS POMACOS 


Flaca : M4F776 
| Partida Nro: 60698818 


Titulo Nro : 2019 - 425557 


g Cancelación Garantía Mobiliaria y Otros Actos 
q zm aria y Otros Actos 


REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR 
Cancelación a solicitud del Acreedor 


__ _—_—_—_—_—_——_——_u _—————————=—— 


Participante (s) 


AAA 
Inscripción Registral del acto que se cancela 

CANCELADA. 7 E š > 

GARANTIA MOBILIARIA Juzgado: NOTARIO Causa: 8/.97,493.50 NUEVOS SOLES Juez: 
N*464-VERA MENDEZ-CHICLAYO Secretario: ESCRITURA PUBLICA Nro: 77108189 Fecha: 
13-SEP-13 


—— M  . _ _ _ 


Documento: Escritura publica 
Funcionario: Notario N°23/HENRY MACEDO VILLANUEVA 
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Fecha: 18/02/2019 
Título Nro. : 2019 - 425557 
Orden Nro. : 2019 - 10425557 
4 Fecha : 20/02/2019 11:41:45 am 
Derechos Pagados : S/ 156.00 
Recibo : 2019-107-1578 
Fecha de Asiento : 26/02/2019 11:47:43 am 
| Sede : CHICLAYO . 
! 
Ei bu 
as 
Zana Ragiral N'Y - Seda Cuidzyc B P 
= p= | 
$ 
| 
| 
| 
| 
i H 
1 i 
i 
—m > rs x -— —ÓÁ 1 
Solicitud N* : 2022 - 4232448 página 10 de 10 OFICINA REGISTRAL DE LIMA 


Farha Imnracián + 44/17/2022 47:90:45 


Carpeta Fiscal N* 02 - 20 
Escrito N° 01 
Cuaderno Principal * 
Sumilla: Designo abogado y safo- > 
domicilio procesal. z 


5 Do 
5 
>" / P^ 


SEÑOR FISCAL PROVINCIAL RAUL ERNESTO RAMIREZ HUAMAN 


EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL 
PODER 


HUGO JHONY ESPINO LUCANA identificado con DNI N° 47293058, 
representante de la empresa JJM ESPINO INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN 
S.A.C. en la investigación por la presunta comisión del delito de Tráfico de 
Influencias en agravio del Estado, a usted atentamente digo: 


Que, en ejercicio de mi derecho de defensa, previsto en el numeral 14 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado; con los derechos y 
deberes que le corresponden conforme al artículo 84% del Código Procesal 
Penal, designo como mi defensor al abogado Juan Carlos Ramos Cueva con 
registro CAL 49833, celular 995499998 con aplicación WhatsApp y correo 


Cuatrocientos dieciséis. 416 


electrónico jucaracupipiciamaii.com, quien asumirá mi defensa legal, 


Señalo come mi domicilio real el ubicado en la Asociación de Vivienda 
r^ Cachasa de los Sauces Mz. A lote 03 distrito de Puente Piedra y domicilio 
: Procesal al Jr. Moquegua N° 182 oficina 312 Cercado de Lima, provincia y 
di artamento de Lima, así como en la casilla electrónica N° 37328 del 


T SINOE, lugar donde a partir de la fecha se me harán llegar las notificaciones 
É ¿Que recaigan en el presente proceso. 


Habiendo tomado conocimiento de la reprogramación de mi declaración 
indagatoria para el día martes 19 de julio a las 08.00 horas en la sede de su 
Despacho, solicito se me haga llegar la notificación de le disposición 


correspondiente en el referido domicilio procesal, informando a Usted sobre mi 
decisión a prestar mi declaración en la precitada fecha, para el esclarecimiento 
de ics hechos materia de la presente investigación. 


Asimismo, para el mejor el cumplimiento de sus deberes y derechos, 
solicito se remita o haga entrega a mi abogado detensor de copias simples de 
la carpeta fiscal, con las actuaciones procesales efectuadas hasta la fecha. 


POR LO EXPUESTO: 


Señor Fiscal del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el 
Poder, sírvase proveer el presente escrito de acuerdo a ley. 


Lima, 18 de Julio del 2022. 


Ey Lia 
/ / 
HUGO JHORY/ESPINO LUCANA 
. DNI N? 47293058 


Cuatrocientos diecisiete.A17 


/ 


sa 


ACTA FISCAL DE VERIFICACIÓN E IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN DE ACCESO PUBLICO 


En la ciudad de Lima, siendo las 08:30 am, del dia 18 de julio de 2022, en una de las 
oficinas del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder — Equipo Especial N*2, 
ubicada en la Av. Abancay Cdra. 5 s/n — 5to piso - Cercado de Lima, interviniendo en la presente 
diligencia por disposición superior, la señora fiscal adjunta provincial Magaly del Pilar Ramírez 
Torres, adscrita al despacho fiscal del Esquipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del 
Poder, a fin de buscar información pública en el portal de la OSCE - SEACE, en el link: 
http//procesos.seace.gob.pe, encontrándose información relacionada a lo siguiente/por 
disposición verbal del fiscal provincial a cargo de la investigación consignada con el caso N° 2- 
2022, realizándose en los siguientes términos:---—- 

Primero: Se procede a colocar en el explorador Google, lo siguiente buscar 
procedimientos de selección en entidades públicas y se selecciona “Buscar procedimientos de 
selección de entidades públicas” (ver ANEXO |). Seguidamente, se apertura la plataforma digital 
única del Estado Peruano, y se selecciona "Ir al servicio” (ver ANEXO Il). Se seleccionó el icono 
“ir al servicio”, y se procedió a llenar los nombres o sigla de Entidad, a seleccionar el año y el 
código captcha, en la ventana aperturada, comenzando a realizar la búsqueda con los datos de la 
municipalidad distrital de Anguía, en el año 2020 y se presionó el icono “buscar” en la ventana que 
se procede a visualizar un cuadro en la que se consiga nombre o sigla de la entidad, fecha y código 
captcha (ver ANEXO lll); la página web muestra la relación de procesos que han sido registrados, 
correspondiente a la municipalidad durante el año 2020, advirtiéndose 7 proyectos, entre 
supervisión de obra y ejecución de obra por montos que varían entre S/ 77 060.21 a S/ 6 167 
090.42 soles; se procede a seleccionar uno de los procesos, en los que, la página muestra 
información general de la convocatoria, información general de la entidad que en alguno casos no 


Segundo: Se realizan impresiones, de la información pública a la cual se ha tenido acceso, 
el cual consiste en: reporte de procedimientos de selección de la Municipalidad Dsitrial de Anguia 
correspondiente a los años 2020 y 2021, así como la ficha de selección (ver ANEXO V) y conductor 
del tipo de selección, en el cual además se muestra la lista de integrantes del cómite seleccionador, 
por cada uno de los procesos registrados. El mismo procedimiento se repitió para la municipalidad 
Provincial de Cajatambo correspondiente al año 2021, del cual se advierte los siguientes procesos 
de licitación: 

a u i Valor 
Fecha y Hora ¡Objeto de Referencial . 


HW de Publicacion Nomenclatura ¡Contratación Descripción de Objeto " g A Valor 
i  AS-DU102 2021- ` SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL 
| 26/14/2021  SM-7-2021- iConsutoría de CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - 
A 22:33 MDA/CS-1 Obra PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 22.74088 
i i SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA 
| AS-DU102 2021- . TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO 
26/44/2024 SM-6-2021- ;Consutoría de POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA 
Q 22347 IMDA/CS-1 'Obra .DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» o ATA 51899 
I SUPERVISION «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
'AS-DU102 2021- VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL 
26/4/2021 ISM-5-2021- «Consultoría de. DISTRITO DE ANCHA - PROVINCIA DE CUOTA DEPARTAMENTO-DE- = 
3 2139 "MDA/CS-1 ‘Obra CAJAMARCA» (21,9059 
“< : SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
: ; SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO 
/AS-DUM02 2021- BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO Y 
12/11/2021 :SM-9-2021- "Consultoría de VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA ¿ PROVINCIA DE CHOTA ¿ 
4 19:55 -MDA/CS-1 ¿Obra DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 237,326.96 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
i | SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO 
¿AS-DUYO2 2021- : ) BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO Y 
12/11/2021 — 'SM-8-2021- VISPA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA ¿ PROVINCIA DE CHOTA ¿ 
5 1847 MDA/CS-1 — 7 om 2 ASEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» f " . 3,098,263, 15 
/ P Z 
4 Z ; ad v 
gy 7 .** "s... URRACA 
( MAGALY DEL PILAR RAMÍREZ TORRES 
FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL 1 


Equipo Especial de Fiscales 
contra la corrupción del poder 


EE 
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11/11/2021 
23:12 


Yo 


11/11/2021 
22:36 


e 


11/11/2021 
22:03 


o 


11/11/2021 
21:43  — 


to 


14/11/2021 
10 21:01. 


11/11/2021 
11 19:32 


14/11/2021 
12 19:30 


30/09/2021 
13 08:05 


21/09/2021 
14 (19:55 


14/09/2021 
46 (2812 


“09/09/2021 
16 13:50 


18/02/2021 
17 22:54 


AS-DU102 2021- | 


SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO 


 SM-6-2021- Consultoría de POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA 
-MDA/CS-1 «Obra DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 174,514.99 
AS-DUTO2 2021- ` SUPERVISIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL 
SM-7-2021- Consultoría de CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - 
:MDA/CS-1 Obra : PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 2,140.68 
: SUPERVISION «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD i 
AS-DU102 2021- . VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL 
SM-5-2021- 'Consukoría de DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
:MDA/CS-1 Obra CAJAMARCA» 121,850.59 
AS-DU102 2021- EJECUCIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL 
SM-1-2021- ' CENTRO POBLADO DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - | : 
:MDACE-1 “Obra PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» ‘421,679.42 
| EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD ” 
AS-DU102 2021- ` VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE 
|SM-4-2021- : HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - 
'MDA/CS-1 'Obra DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 49029979 . 
'AS-DU102 2021- OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: «CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL. à 
SM-2-2021- CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - 
'MDA/CS-1 Obra PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 510,581.11 
| ; EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
'AS-DUÍO2 2024- ` VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL 
SM-3-2021- DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» ,2,083,176.94 


MDA/CS-1 'Obra 


:DIRECTA-PROC-17 
2021-MDA/ABAST- 


24 :Obra 
/AS-SM-2-2021- 
'MDA/CS-1 ¿Obra 


'DIRECTA-PROC-2- 


Saldo de obra "Mejoramiento del Camino Vecinal La Palma - Conchan - T 
Legua - Tacabamba - Chugur - Anguía - Rodeopampa - Guineamayo, 
Distritos de Conchan - Tacabamba-Anguía, Chota-Cajamarca Distrito de 
:Angula - Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca, Tramo 1 
'Guineamayo - Rodeop 

CREACION DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN LA 
LOCALIDAD DE ANGLIA 

Supervisión del saldo de obra Mejoramiento del Camino Vecinal La Palma - 
Conchan - La Legua - Tacabamba - Chugur - Anguía - Rodeopampa - 
Guineamayo, Distritos de Conchan - Tacabamba-Anguia, Chota- 


9,549,670.30 : 


818, 207.05 


/:2021-MDA/ABAST- Consultoría de Cajamarca Distrito de Angula - Provincia de Chota - Departamento de 


1 Obra 


DIRECTA-PROC-1- 
2021-MDA/ABAST- 
1 Obra 
AS-SM-i-2024- —— 


'"MDA/CS-1  . Bien 


Cajamarca, Tramo | Gui 

Saldo de obra "Mejoramiento del Camino Vecinal La Palma - Conchan - La 
Legua - Tacabamba - Chugur - Anguía - Rodeopampa - Guineamayo, 
Distritos de Conchan - Tacabamba-Anguía, Chota-Cajamarca Distrito de 
Anguía - Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca, Tramo 1 


731,811.82 
< ls 


Guineamayo - Rodeop 19,548,870, 30 
'ADQUISICION DEL PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA 
'VASO DE LECHE, ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021, . 163,692.00 


Tercero: en este acto se procede a ubicar e imprimir los archivos que corresponden a la 
ejecución de obra, denominada, «MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE 
USHUM, TAYAPOTRERO Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE 
CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA», esto es, el acta de admisión, evaluación y 
otorgamiento de la buena pro correspondiente a la adjudicación simplificada — DU 102-2021 N° 
008-2021-MDA/CS — Bases integradas; y, el Otorgamiento de la buena pro: del procedimiento de 
selección adjudicación simplificada DU 102-2021 N° 008-2021-MDA/CS — Bases integradas del 
mismo. —vV—n as s_ —— [n 
Cuarto: Procediendo con la misma dinámica de búsqueda, se ubicó el reporte de selección de la 


municipalidad provincial de Cajatambo, correspondiente al año 2021, del cual se extrae los — 


— siguientes 


Fecha y Hora 


:27/09/2021 


2 2334 


20/09/2021 


3 2156 


` de Publicacion 


Nomenclatura ns 
PEC-PROC- 
7-2021- Consultoría 
MPC/CS-3 “de Obra 
SIE-SIE-2- 
2021- 
MPC/CS-2 Bien 


contratos: 
Descopción de Objeto Ciis im 
'SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE 
OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LA 
¡INFRAESTRUCTURA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 
¿LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
INTEGRADA N*361/20007"OSCAR MIRO QUESADA DE LA GUERRA" 
LOCALIDAD UTCAS, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE 
CAJATAMBO - LIMA CON CUI N*2517407 17982207 


¿ADQUISICION DE COMBUSABÍE IESEL - 2 CREACIÓN DE LA TROCHA 
"CARROZABLE 


URIS - SEGTOR PURIS, DEL DISTRITO DE 


NCIA ATAMBO - LIMA con C.U.L 2337248 — .119,38520 


rentea la enrrinneiAn del nadar 


oN 
— 
Y 
o 
> 
y 
3 
e 
O 
D 
"o 
v 
o 
43 
e 
S 
Q 
o 
t. 
$ 
3 
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE 
OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO RECUPERACION DE LA 


PEC-PROC- ; INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ; 
17/09/2021 5-2021- Consultoría N*20984-2 Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR, 
4 22:26 -MPC/CS-1 “de Obra — "PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA CON CUI N*2452692 193,803.09 
SiE-SIE-2- “ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL - 2 CREACION DE LA TROCHA 
01/09/2021 2021- |CARROZABLE URA PURIS - SECTOR PURIS, DEL DISTRITO DE 
5 3924 — MPO/CS-1 Bien , — CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA con C.U], 2337248 — 118,385.20 


CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSPECTOR PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ACUERDO AL DU-070-2020 PARA EL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS 


: 'AS-SM-3- i VECINALES DE 2 TRAMOS: HUANCAPON-NUNUMIA, CAJATAMBO-LIMA 
23/08/2021 2021- Y CRUCE UTCAS-CAJAMARQUILLA-CHUCCHI-PALPAS-MACHQUI, 
B 0008 CS/MPC-2 Servicio — :;CAJATAMBO-LIMA. 151,476.90 


"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSPECTOR PARA EL 
¿MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ACUERDO AL DU-070-2020 PARA EL | 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS 

VECINALES DE 5 TRAMOS: CRUCE-SURO-QUISHUAR, CAJATAMBO- 


AS-5M-5- LIMA; GORGOR-AGUAS, CAJATAMBO-LIMA; PUENTE-NAMIAHUAIN, 
° ¿23/08/2024 2021- Ë CAJATAMBO-LIMA; EMP. COCHAS-TOCANCA, CAJATAMBO-LIMA Y 
:7 0002 .CS/MPC-2 Servicio EMP. GORGOR-APAS; CAJATAMBO-LIMA. : 51,476.90 


"EJECUCION DEL PROYECTO RECUPERACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 


PEC-PROC- N*20984-2 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR - 
20/08/2021 4-2021- PROVINCIA DE CAJATAMBO DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI | 
8 2138 MPCICS-1 Oba N'2452692 . 3,876,081.73 | 


"RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INFRAESTRUCTURA 
'Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA INSTITUCION 


CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSPECTOR PARA EL. 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ACUERDO AL DU-070-2020 PARA EL 

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS ' 
i i 'VECINALES DE 5 TRAMOS: CRUCE-SURO-QUISHUAR, CAJATAMBO- 
iAS-SN-5- :LIMA; GORGOR-AGUAS, CAJATAMBO-LIMA; PUENTE-NAMIAHUAIN, 


H O 

PEC-PROC- EDUCATIVA INTEGRADA N*361/20007"0SCAR MIRO QUESADA DE LA Q 

' — iQ0/08/2021 :3-2021- ` GUERRA" LOCALIDAD UTCAS, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA | + 
'9 215 MPCICS-1 :Obra  DECAJATAMBO - LIMA CON CUL N*2517407  13,596,441.49 : 5 
| 'PEC-NCPD- EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE — | i & 

; PROC-1- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE , 9 
24/07/2021 2024- ASTOBAMBA, DEL DISTRITO D CAJATAMBO, PROVINCIA DE Í > 

¿10 23:01 MPC/CS-1 Obra CAJATAMBO, REGIÓN LIMA" 166,924.46 Uv 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSPECTOR PARA EL i 2 

; MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ACUERDO AL DU-070-2020 PARA EL e 

AS-SM-4- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS i y 

:20/07/2021 '2021- "VECINALES DE 2 TRAMOS: EMP. LM-597-URAMASA-HUAYLLAPA, Š 

11 :00:47 /CS/MPC-1 Servicio  CAJATAMBO-LIMA Y EMP. LM-597-COLPA-GUNOG; CAJATAMBO-LIMA. :46,329.21 ° 
+ 

S 

O 


19/07/2021 '2021- j CAJATAMBO-LIMA; EMP. COCHAS-TOCANCA, CAJATAMBO-LIMA Y 
M2 4500 :CSIMPC-1  Senicio EMP. GORGOR-APAS; CAJATAMBO-LIMA. ———— 2 38147690. 


"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSPECTOR PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ACUERDO AL DU-070-2020 PARA EL | 
: «SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS | 
AS-SM-3- | VECINALES DE 2 TRAMOS: HUANCAPON-NUNUMIA, CAJATAMBO-LIMA 


; — 39/07/2021 2021- ' Y CRUCE UTCAS-CAJAMARQUILLA-CHUCCHI-PALPAS-MACHQUI, i 
43 10:53  CSIMPC-1 ¿Servicio — CAJATAMBO-LIMA. 51,476.90 
| : i EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE i 
.PEC-PROC- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ` 
23/06/2021 1-2021- ASTOBAMBA, DEL DISTRITO D CAJATAMBO, PROVINCIA DE 
J4 23:22 MPC/CS-1 Obra | | ¿CAJATAMBO, REGIÓN LIMA! — — , 96,924.46 
PEC-PROC- EJECUCION DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA” 
22/06/2021 2-2021- POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ) 
45 22:57 MPC/CS-1 Obra URAMAZA, DEL DISTRITO DE CAJATAMBO, REGIÓN LIMA" ` : 60,926.14 — 
14/06/2021 2021- ¿ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PVL PARA LA MUNICIPALIDAD 
16 21:01 —  UDS/MPC-2 Bien PROVINCIAL DE CAJATAMBO 31,108.00 
j 09/06/2021 2021- ADQUISICIÓN DE INSUMOS POR COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 
17 2156 MPC/CS-2 .Bien .PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 85,102.00 
E. EJECUCIÓN DEL PROYECTO IOARR: "REPARACIÓN DEL BADEN Y I 
AS-GMEZ- _ ALCANTARILLA; EN EL (LA) RED VIAL VECINAL TRAMO LM-894 ENLA o.o 0 e sooo 
as Ë - . 28/05/2021 :2021- T ¿LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE HUANCAPON, í 
,8 22:03 . MPC/CS-1 Obra PROVINCIA CAJATAMBO, DEPARTAMENTO LIMA" 106,242.15 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSPECTOR PARA EL H 
AS-SM-2- "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ACUERDO AL DU-070-2020 PARA EL 
25/05/2021 .2021- "MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO; TUMAC-MANGAS; 
9 16:27 CS/MPC-1 Servicio EMP.LM-592-COPA; CAJATAMBO-LIMA. 112,067.66 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN INSPECTOR PARA EL j 
: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ACUERDO AL DU-070-2020 PARA EL 
 AS-SM-1- MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO: CAHUA-HUAMANQUI; 
25/05/2021 :2021- MANAS-CAQUIOC; MANAS-HUANCAR-HUACAR-RAJANY A-QUINLLAN- 
20 1539 'CS/MPC-1 Servicio — ANTACOCHA; CAJATAMBO - LIMA. : 72,067.66 
11/05/2021 2021- ¿ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PVL PARA LA MUNICIPALIDAD 
21 20:09 UDS/MPC-1 Bien PROVINCIAL DE CAJATAMBO - ,57,108.00 
É 11/05/2021 :2021- ADQUISICIÓN DE Vio ya POR-CÓ LEMENTACION ALIMENTARIA 
22 18:31 MPC/CS-1 Bien PARA LA vurar as ) PRÓVINCIAL DE CAJATAMBO 85,102.00 
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de los procesos indicados en el párrafo que precede, así mismo respecto a lo correspondiente a 
la ejecución de obra, denominada « EJECUCION DEL PROYECTO RECUPERACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N*20984-2 
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR - PROVINCIA DE CAJATAMBO 


DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N*2452692», se imprime el contrato de ejecución de obra 
N*106-2021-MPC. 


Quinto: en este acto se procede a ubicar e imprimir los archivos de información general 


Se da por concluida la presente diligencia, adjuntando a la presente los anexos referidos 
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2021-5M-7- 


` ANGU 22:33 id 
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consultas y 
observaciones 


MUNICIPALIDAD 


1 ` DISTRITAL DE Consultoria 


de Obra 


X 
26/11/2021 42,740.68 Soles 
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CHOTA - 
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MEJORAMIENTO 
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ANGUÍÁ ¿ 
PROVINCIA DE 
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DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA 
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M vocatoria: "n R Er Saa w ` Registro de participantes(Electronica) i UM 2501041 
Tipo Compra o Por la Entidad i S à 
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Convocatoria: ` SEACE 
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Di IC DDUCTO ALIMENTICIOS i 
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Nro, de convocatoria i 
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Fecha de emisión 18/02/2021 
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3 DANTE JOSE PISCOYA SERREPE Titular Presidente i 
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2 HERLIN YAHIR LLATAS SALDAÑA “Titular Miembro 2 
5 YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO Suplente Presidente 
6 DEYSY JALIA CAMPOS RIVERA Suplente Miembro 1 
4 OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ Suplente Miembro 2 
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3 OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ mE P Titular Miembro 2 
4 OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ I i Suplente Presidente 
5 HERLIN YAHIR LLATAS SALDAÑA Suplente Miembro 1 
6 DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA Suplente Miembro 2 
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JESUS OMAR MARTINEZ PANTA 


ORLANDO CORONEL VASQUEZ 
OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ 


OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ 
HERLIN YAHIR LLATAS SALDAÑA 


DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA 
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Suplente Miembro 1 
Suplente Miembro 2 


Cuatrocientos cuarenta y seis.446 


EE 


8 


= 
>i 


2 


< 
NY 


, 10:44 


— rh aet 


de Cont w 
=<. 


SEGC 


información General 


Nomenclatura: 
N* Convocatoria: 1 


Tipo Compra c 


Selección: ; Por la Entidad 


Normativa Aplicable: 
Versión SEACE 


URS 
Identificador 
Convocatoria: t Hood 


Información generat de la Entidad 
Entidad Convocante; 
Direccion Legal: 

Pagína Web: 
Télefono de la Entidad: 


; información general del procedimiento 


Objeto de 


Contratación: obe 


Descripción del Objeto: 


Valor Estimado / Valor 3 

Referencial 3,490,299.79 Soles 
Monto del Derecho de 

Participacion: GRATUITO 

Monto del costo de 

Reproducción de las 5.00 


Bases: 
Lugar y cuenta de pago [Ta Š ] 
del costo de f 


Publicación: 


Reproducción de las Caja de la 
Bases Entidad 
Fecha y Hora 11/11/2021 21:01 


verias por Fup 


SE@CE 3.0 - Buscador Público 


MEMTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL, -- 


AS-DU102 2021-SM-4-2021-MDA/CS-1 


Ley N^ 30225 - Ley de Contrataciones del Estado 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
, JR.SAN MARTIN S/N (CAJAMARCA-CHOTA-ANGUÍA) 


EJECUCIÓN DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE LA TR... 


Banneri 


Bases Administrativas 


Pliego de absolución de consultas y observaciones 


Bases Integradas 


, Documentos de Presentación de Propuestas 


tác x ES 
1 Convocatoria 
2 Absolución de consultas y observaciones 
3 Integración de las Bases 
4 Presentación de propuestas 
T 5 I cación y Evaluación de propuestas I 


EEES 


CITA ( T m —— — 
EN E |E: 
la o | 
Ver ] 
documentos Yer listado de Yer ESO 
dei item generales a 
procedimiento procedimiento 


DIOPACNe casara nins noframaambora sherd iil tdo 


Documentos de Calificación y Evaluación 


. 20227651599 


" 


fi Volver IË Contacienos | A Preguntas Frecuentes 


Lanes, 18 de Jutío del 2022 10:44:31 


Convocatoria 


1171172021 
/ 
^ Registro de participantes(Electronica) Pd 
Formulación de consultas y 12/11/2021 
; Observaciones(Electronica) 90:01 


Absolución de consultas y 


- observaciones(Electronica) 18/11/2021 


integración de las Bases 


: A TRAVES DEL SEACE 1580172084 
. . Presentación de 23/11/2001 
; propuestas(Electronicaj 00:04 
. Calificación y Evaluación de 
. i propuestas 24/11/2011 
` UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
: Otorgamiento de la Buena Pro 25/11/2021 


A TRAVES DEL SEACE 17:30 


xar £eiigpanix 


l 


E Costus nt. 
. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


ae Fecha y thapa de p 
11/11/2021 21:01 
(1039 KB) 


== 


18/11/2021 18:50 


(1 K8) 


rm 18/11/2023 18:50 
¿e (1038 KB) 


l 
i 25/11/2021 21:06 
(20-KB}— Sd S PRA 


> 25/11/2021 21:06 
{440 KE) 


Ver contrato "n Ver 
Vericontrato Módulo Ver oficios de — Ver historial de estado de Notificaciones 
Ejecución supervisión contrataciones un PADRE de 
Contractual P i Supervisión 


ne Fin 


11/11/2021 


22/11/2021 
23:59 


16/11/2021 


23:59 


18/11/2021 


18/11/2021 


23/11/2021 
23:59 


25/11/2021 


25/11/2021 


Yer 
integrantes 


M 
encargado 


Cuatrocientos cuarenta y siete.447 


18/7/22, 10:47 SE@CE 3.0 - Buscador Fúblico guam < 


oi 
fi Volver | h< Contactenos J š, Preguntas Frecuentes 


SE@CE z= = i 
e Cm ` MENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL. -- Lunes, 16 de julio del 2022 10:47:53 


Entidad convorante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 


Nomenclatura AS-DU102 2021-94-7-2021 -MDA/CS-A 
Nro. de convocatoria 1 
, Objeto de contratación | Consultoría de Obra i 
1 EA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: -CREACIÓN DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE i 
Descripción del objeto CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» 


Tipo de Conductor del Tipo de Selección 


Tipo Comité de Selección 
Descripción i 
Tipo de documento — ý i 220-2021-MDA/À 
Fecha de emisión | 10/11/2021 


Tipo de inte 


Ben. I pollitos H m 
TE JESUS OMAR MARTINEZ PANTA sa Titular Presidente 
E OSBERTO IRIGOIN VASQUEZ Titular Miembro 1 
3 ORLANDO CORONEL VASQUEZ I o I I Titular Miembro 2 
4 OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ W: q Suplente Presidente 
os HERLIN YAHIR LLATAS SALDAÑA u Suplente Miembro 1 
is DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA suplente Miembro 2 
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Información general de la Entidad Calificación y Evaluación de 
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Visualizar Formulación de Yer Expediente 
tistado de consultas y/u Técnico de 


ramas 
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N "jilat e tote * 
SEC ! i 
== MEHTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL. =- Lunes, 18 de Julio del 2022 10:23:23 


Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANSUIA 
i Nomenclatura I AS-DU114 2020-SM-1-2020-MDA/CS-1 
Nro. de convocatoria (4 
Objeto de contratación Obra I $ 
Ejecución de la obra CREACION DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE RODEOPAMPA, LA SUCCHA, PAMPAGRANDE, 
Descripción del objeto q Y AQ Y SECTOR CERCADO DE ANGUÍA, 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 


Tipo | Comité de Selección 
Descripción 
Tipo de documento 172-2020-MDA/A 
Fecha de emisión 09/10/2020 
Uta de interesas 
tro, I Apsilidos y Hombres Tino de fae: 
1 JESUS OMAR MARTINEZ PANTA Titular Presidente 
2 ORLANDO CORONEL VASQUEZ Titular Miembro 1 
3 DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA Titular Miembro 2 
4 YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO Suplente Presidente 
i e VICTOR SANCHEZ VILLEGAS Suplente Miembro 1 
6 OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAYEZ Suplente Miembre 2 
Regresar 
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10 ear OSCE = | 
— P HENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL, -- Lunes, 18 de Julio del 2027 10:28:35 


Í Ceneacatetie Ñ : ^ pain 
información General tod Boe 
— : s ° . «c E ; q Pep Hor Fecha fin 
Nomenclatura: PEC-FROC-3-2020-MDA/CS-1 Mi m. 
Siti ^ Convocatoria 11/08/2020 | 21/08/2020 
N* Convocatoria: 1 A ES ` 
Tipo Compra o i E ) ce ; i Registro de I 24/08/2020 : 06/09/2020 
Selección: Por la Entidad | pattícipantes(Etectronica) | 06:01 i 23:59 
2 EVEN i 2E ys iim ph Formulación de consultas y . 24/08/2020 | 25/08/2020 
I a DS 071-2018-PCM-Procedimiento de Contratación Pública d | : observaciones(Electronica) 00:01 ` 23:59 
Normativa Aplicable: Especial para la Reconstrucción con Cambios MN er (Elect ^ : 
; ? Absolución d lta: E 
Versión SEACE 3 1013 E — 02/09/2000 _ 02/09/2020 
Identificador j 2173 -ión de tas 8, w “q I 
Convocatoria; 640769 : dE Ur 02/09/2020 — 02/09/2020 
N de Expresion de ` 5762 |o Presentación de "07/09/2020 — 07/09/2020 
interés Ë propuestas(Etectronica] 00:01 23:59 
Catificación y Evaluación de 
propuestas — < 08/09/2020 — 08/09/2020 
"P . . . ÁREA DE LOGÍSTICA 
- Información general de la Entidad 1 i Otorgamiento de la Buena Pro o 
De ONAT S a n : z A E | ÁREA DE LOGÍSTICA - SE PL 109/2020 
Entidad Convocante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA i . NOTIFICARA POR EL SEACE 3 ° 
Direccion Legal: ; JR.SAN MARTIN S/N (CAJAMARCA-CHOTA-ANGUIA) ES 
| Pagina Web: a 200 Ea x 
Télefi la Entidad: M— m V : G 
efono de la En Ad M° Raz | Enticos Contratante de 
= 3 20227651599 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 1 O 
Información general del procedirniento ë ° 
> 
Objeto de Contratación: . Consultoria de Obra og 
Descripción del Objeto: Supervision de la obra denominada Renovacion... t 
yalor Estimado / Valor — - ; asa. T y 
Referencial 77,060.21 Soles D 
Monto del Derecho de 
Participacion: GRATUITO. x 
Monto del costo de o 
Reproducción de las ^ 5,09 4 
Bases: Š < 
a 9 
—  — : 
Lugar y cuenta de pago H 3 f cao d Y 
det costo de I | ——— -— Š 
Reproducción de tas ; Caja de la i ° 
Bases i Entidad | i E 
Fecha y Hora I : T i S 
Publicación: 21/08/2020 19:50 3 


tra, . En ; I Wectaenco 9 Fe sh a patri à 
1 Convocatoria Bases Administrativas — 21/08/2020 19:50 
LE (1524 K8) 
2 Absolución de consultas y observaciones , Pliego de absolución de consultas y observaciones cum (B) 01/09/2020 21:23 
3 jc ES las Bases e , Bases Integradas R em EEN 02/09/2020 21:41 
4 Presentación de propuestas Documentos de Presentación de Propuestas à bus 09/09/2020 17:28 
: ; 
5 Calificación y Evatuación de propuestas Documentos de Calificación y Evatuación v. To 09/09/2020 17:28 
i Hi * x 


rm mmm gsm 5 um 

| | | : a - 

| - | | — =A | q 
| l | 


Cile 


Yer HOA Ver contrato um Ver Ver 
documentos Ver listado de MA acid Módulo Ver oficios de Yer historial de es er Notificaciones integrantes 
del item i dime a 5 - Ejecución supervisión contrataciones supervisión de y 

P I Contractual Supervisión encargado 
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L S E r< AENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL, -- Lunes, 18 de Julio del 2027 10:28:40 


Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUJA 
Í Nomenclatura - PEC-PROC-3-2020-MDA/CS-1 ——— 
Nro, de convocatoria 1 
` Objeto de contratación Consultoria de Obra 
Supervision de la obra denominada Renovacion de captacion de agua de manantial linea de conduccion sistema de control de presion de 
Descripción del objeto agua y reservorio del sistema de agua potable en las localidades de Aliso y Chugur del Distrito de Anguia provincia de Chota 


Departamento de Cajamarca 


| tipe de Conductor ded fioe de Selección 


Tipo ! Comité de Selección 
Descripción i 

Tipo de documento — ` 123-2020-MDA/A 
Fecha de emisión 20/08/2020 


Lita de Pate anta, 


Tipa de integrante 


Hro. P TT 7. Apelitios y Hombre: 
ro JESUS OMAR MARTINEZ PANTA ies ES o Titular Presidente I 
2 | ORLANDO CORONEL VASQUEZ Titular Miembro í — 
3 VICTOR SANCHEZ VILLEGAS Titular Miernbro 2 
4 DANY ANDERSON CHAVEZ SALDAÑA Suplente Presidente 
5 OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ Suplente Miembro 1 
6 YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO Suplente Miembro 2 


Rewresar 
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SE@C 


Regreso 


| Cobyocatari 


: Información General $ 
en k 5 . EL 4 E k Fin 
nio 
Nomenclatura: DIRECTA-PROC-1-2020-MDA/LOG-1 Es 
" ae : invitación t 
N'Convosatoria; — 1 Local del proveedor - según indagación presencial del — 03/04/2020. 03/04/2020 
Tipo Compra o enisi jefe de Abastecimientos 
d Por la Entida; > 
Selección: Presentación de ofertas ; 03/04/2020 
Normativa Local del proveedor - según indagación presencial del 08: 20 03/04/2020 
Aplicable: Ley N^ 30225 - Ley de Contrataciones del Estado jefe de Abastecimientos t t 
Causal: , Situación emergencia mo | 03704/2020 03/04/2020 
Versión SEACE Nec 
Identificador p O ` 
Convocatoria: 609245 A d 
WO Ruc i Envdad Contratante 
20227651599 ; MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
Información general de la Entidad É I 
Entidad d 
Convocante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
Direccion Legal: i JR.SAN MARTÍN S/N (CAJAMARCA-CHOTA-ANGUIA) 
Pagina Web: 
Télefono de la 
Entidad: 
Información general del procedimiento 
Objeto de n 
Contratación; Bien 
&* ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA 
Descripción del NECESIDA... 
Objeto: 
Valor Estimado / 
Yalor Referencial 100,000.00 Soles 
Monto del 
Derecho de GRATUITO 
Participacion: 
Fecha y Hora j P 
Publicación: 21/04/2020 18:03 
Waq docu fpa ; 
E Nro topo Feche Hora de putiiceción Ae 
1 Invitación Resumen ejecutivo P 21/04/2020 18:03 
veo 
i EZ (2004 KB) 
2 invitación Bases Administrativas = 21/04/2020 18:03 
; EE. (¿74 pB) 
3 Presentación de ofertas Documentos de Presentación de Propuestas . 21/04/2020 22:26 
(18 KB) 
. ' 
4 : Adjudicación Documentos de Otorgamiento de Buena Pro LN . 21/04/2020 22:26 
—— (1274 KR) 
" = = — imer: x 
Vet lislaz eben 
" = EE r p E gm gs 
= Bc | 2 à E oo Y. 
ziy ^C uM — E ic) UL Uem) iu 
Yer contrato Y Ver Yer 
documentos Yer listado de xir acciones Ver contrato Módulo Ver oficios de Ver historial de * Auri Notificaciones integrantes 
del ftem : cedimiento £jecución tupervisión contrataciones a de y 
procedimiento P Contractual pe ^ Supervisión encargado 


Visualizar 
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Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
Nomenclatura — ` DIRECTA-PROC-1-2020-4DA/LOG-1 
Nro. de convocatoria 1 I 
. Objeto de contratación Bien 
Descripción del objeto SECUN p EDU TOS DE UD D CANASTA BASICA FAMILIAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR 


e Cobdiveto: det Tos air Se 
Tipe . OEC 
Descripción 

Tipo de documento 

Fecha de ernisión 


ryge 


Añwilidos y Rombres 


I RONY RIVERA TRIGOIN 


Regresar 
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Rit nesir 


Coivocatori 


Información General 
Nomenclatura: 
N* Convocatoria; 


Tipo Compra o 
Selección: 


Normativa Aplicable: 
Versión SEACE 


identificador 
Convocatoria: 


N" de Expresión de 
interés 


SE@CE 3.0 - Buscador Público 


` PEC-PROC-2-2020-MDA/CS-1 


1 
Por la Entidad 


DS 071-2018-PCM-Procedimiento de Contratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios 


3 


601833 


4905 


información general de la Entidad 


Entídad Convocante: 
Direccion Legat: 
Pagina Web: 

Télefono de ta Entidad: 


Información general del procedimiento N ue L à 
s 20227651599 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
Objeto de Obra 
Contratación: 
Descripción det Objeto: Renovacion de captacion de agua de manantia... 
Valor Estimado 1 Valor 
Referencial 2859206450163 
Monto del Derecho de 
Participacion: GRATUITO 
Monto del costo de 
Reproducción de las 10.00 
Bases: 
Lugar y cuenta de pago i 1 [uen : 
del costa de I——————À 
Reproducción de las | Caja de la l j 
Bases i Entidad i ! 
Fecha y Hora A 
Pubticación: 25/92/2020 29:14 
ew 
En Ste mie Arco Perio y Hon de ponueecton 
t Convocatoria Bases Administrativas = 25/02/2020 20:14 
YES (3055 KB) 
2 Absolución de consultas y observaciones Pliego de absolución de consultas y observaciones = 28/02/2020 22:59 
(1 KB] 
o di st integración de las Bases _ ... Bases Integradas | cada 23/02/2020 23:17 
co (6371 KB) I 
E 
4 Presentación de propuestas Documentos de Presentación de Propuestas s 06/03/2020 17:25 
(21 KB) 
5 Calificación y Evaluación de propuestas Documentos de Calificación y Evaluación J vi 06/03/2020 17:25 
(3816 KB) 
E^ de 
ar iveda ge dex 
t, de sce t 
Í w T - ` Ca == ER "q = X 
I" | —] | | = = | f | 
| | =s JM A | 
— — —— - Ar y -— — LE — - | <- 
Yer Yer fistado de Ver acciones Yer contrato Ver contrato Ver oficios de Ye: historial de Ver listado de Ver 
documentos ítem generales al Módulo contrataciones acciones de Notificaciones 
procedimiento supervisión 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
JR.SAN MARTIN S/N (CAJAMARCA-CHOTA-ANGUIA) 
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DE š 
Ep fecna 
Lis d Inicio 
Convocatoria 25/02/2020 
Registro de . 26/02/2020 
participantes(Electranica) 00:01 
Formulación de consultas y 26/02/2026 
observaciones(Electronica) 00:01 
Absolución de consuttas y 4 
observacionesiElectronica) 28/02/2020 
Integración de las Bases i " 
A TRAVÉS DEL SEACE 28702/2020 
Presentación de 
propuestas(Presencial) 06/03/1020 
El saión de Actos de la 11:30 
Municipalidad Distrital de Anguía 
Calificación y Evaluación de 
propuestas 
El saión de Actos de la 06/03/2020 
Municipalidad Distrital de Anguia 
Otorgamiento de ta Buena Pro 
Ei salón de Actos de la wn ¿2029 


Municipalidad Distrital de Anguia 


Focha £m 


25/02/2020 


; 05/03/2020 
| 2159 


27/02/2020 


E 


Envióad Contratantes 


28/02/2020 


28/02/2020 


06/03/2020 


06/03/2020 


06/03/2020 


Ver 
integrantes 
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SEGCE nd w. MENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL, «- Lunes, 18 de Julio del 2022 10:29:17 


Entidad conyocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


Nomenclatura PEC-PROC-2-2020-MDA/CS- 1 
Nro. de convocatoria 1 
i Objeto de contratación Obra 


Renovacion de captacion de agua de manantial linee de conduccion sistema de contrat de presion de agua y reservorio del sistema de 


Deseripciónidelabjete agua potable en la localidad de Rodeopampa de del Distrito de Anguía provincía de Chota Departamento de Cajamarca 


Tipe de Condutor daf Tipo de Seiecetas 


Tipo Comité de Selección 
Descripción w y: 
Tipo de documento 023-2020-MDA/A 
Fecha de emisión ! 48/02/2020 


Lista «v dots 


Mro. I š I I - Aullidos y Honibres I = I I x Tipo de integrante. u I I Í ; 
JULIA ISABEL VASQUEZ ESPINOZA I I imc c Titular Presidente — 
2 ORLANDO CORONEL VASQUEZ Titular Miembro 1 
3 CRISTIAN REYES PINEDO GARCIA i Titular Miembro 2 
4 RONY RIVERA IRIGOIN i Í Suplente Presidente 
os YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO Suplente Miembro 1 
6 OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ Suplente Miembro 2 ! i 


Resreya 
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Información General 


Presentación de propuestas 


Documentos de Presentación de Propuestas 


ZZ (2839 KB) 


Di 


05/03/2020 17:03 


ue ç Edps Xa fecha Fin i 
Nomenclatura: PEC-PROC-1-2020-MDA/CS-1 A ES : 
"nx pi-i 4 Convocatoria 25/02/2020 25/02/2020 
, N' Convocatoria: 1 Na CON PE 
Tipo Compra o à Registro de ^ 26/02/2020 ` 05/03/2020 
E " r Š B 
Selección: Por la Entidad participantesElectronica) 00:01 21:58 
ë ? y "- Formulación de consultas y 26/02/2020 ^ 27/02/2020 
> DS 071-2018-PCH-Procedimtento de Contratación Pública bserveciones(Electroni 00:01 23: 
Normativa Aplicable: E al para la Rec ¿ión eon Cambios observaciones(Electron ce) 59 
Versión SEACE 3 pesado sore Al ^ 28/02/2020 — 28/02/2020 
Identificador T à I . 
Convocatoria; 601455 Ho 28/02/2020 — 28/02/2020 
N* de Expresión de 4906 Presentación de 
Interés . propuestas (Presencial) 06/03/2020 — 6/03/2070 
El salón de Acto: de ia 08:00 
Municipalidad Distrital de Anguia 
. i Calificación y Evaluación de 
= E propuestas , 
ipa cis general de ia Entidad, » V: i El salón de Actos de la 06/03/2020 — 05/03/2020 
Entidad Convocante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA Municipalidad Distrital de Anguia de dia 
CIS "M y TOU a Otorgamiento de la Buena Pro ° 
Direccion Legal: JR.SÀN MARTIN S/N (CAJAWARCA-CHOTA-ANGUIA) El salón de Actos de la 11 0042020 06/03/2020 <+ 
Pagina Web: Municipalidad Distrital de Anguia " ~ 
Tétefono de la Entidad: 1 . 
[ON i Enddes Qontrabusls e 
Información general del procedimiento Y Rus . " mM fac Contratante = g 
20227651599 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA = 
Objeto de Obra o 
Contratación: x 
Descripción del Objeto: Renovacion de <aptacion de agua de manantial... [s] 
5 43 
Valor Estimado / Valor 
Referencial 869,155.93 Soles S 
Monto del Derecho de + 
Participacion: GRATUITO y 
Monto del costo de v 
Reproducción de las 10.00 O 
Bases: 45 
Lugar y cuenta de pago il uus T B ja w. Š 
del costo de Dn aas ~ 
Reproducción de las | Caja de ia | O 
Bases | Entidad ! O 
s : — -L - +. 
Fecha y Hora " 43 
Publicación: 25/02/2020 19:57 S 
mio, et ien 
Tues Em iimas Archive Von Hene te pebecacien Acciona 
Convocatoria Bases Administrativas gm 25/02/2020 19:57 
V (2844 KB) 
Absolución de consultas y observaciones Pliego de absotución de consultas y observaciones £ 28/02/2020 23:21 
. RA (1 KB} 
Integración de tas Bases Bases Integradas 28/02/2020 23:26 


(21 KB) 
Catificación y Evatuación de propuestas Documentos de Catificación y Evaluación š 7 06/03/2020 17:03 
(2611 KB) 
A $ ` 
+3 Banta 
— — — —, == — —— - - === 
aM — Í | [e (EN [E =: E um 5 | 
! ;— I." | = | E | - | | - | Ms ] ES | 
-— — 4 — | = T = bd 
a IS ME) UM l s= cxx J ÚS 9 [l'en S za i A 
Ver Ver listade de Ver acciones Ver contrato Ver contrato Yer oficios de Yer historial de Ver listado de Ver Yer 
documentos ftem generales al Módulo supervisión Contrataciones acciones de Notificaciones — integrantes 


Procedimiento supervisión 
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` Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


Nomenclatura PEC-PROC-1-2020-MDA/CS-1 

Nro, de convocatoria 1 

Objeto de contratación Obra 

Descripción del objeto Renovacion de captacion de agua de manantial linea de conduccion sistema de control de presion de agua y reservorio del sistema de 


agua potable en las localidades de Alíso y Chugur del Distrito de Anguia provincia de Chota Departamento de Cajamarca 


9 Eongucto; del pr me Sección 


Tipo I Comité de Selección 
Descripción I 

Tipo de documento : 024-2020-MDÀ/A 
Fecha de emisión 16/02/2020 


de tentes 


| = dotes MEUS Ea 
1 | JULIA ISABEL VASQUEZ ESPINOZA Xs I Titular Presidente A 
2 ORLANDO CORONEL VASQUEZ Titular Miembro 1 
C5 CRISTIAN REYES PINEDO GARCIA ` i Titular Miembro 2 
4 RONY RIVERA IRIGOIN f (— Suplente Presidente 
5 YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO Suplente Miembro 1 
6 OSMAR YONEL MONTENEGRO CHAVEZ /—— Suplente Miembro 2 
Regres 
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^22, 11:07 


meto Le d m 
=... 


ae fr de 


Nombre c 
Sigla de 
Entidad 


Objeto de 
Contratación 


Descripción 
del Objeto 


Version SEACE 


Código Unico 
de Inversion 


ed gae Avamzeda 


Cédigo 
captcha 


Compo ofiicataris 


Si tiene algún inconveniente con la descarga de archivos, revise la guía 


D 


i Nombre o 
[ Sida de ia 
Entidad 


` MUNICIPALIDAD 
3  . PROVINCIAL DE 
| CAJATAMBO 


MUNICIPALIDAD 
2 PROVINCIAL DE 
CAJATAMBO 


MUNICIPALIDAD 
3 PROVINCIAL DE 
CAJATAMBO 


Buscador Publica de Ordenes de Contre Y Green, du bona 


5eace 3 


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 


[Seleccione] 


Pemenctatura 


| SIE-SIE-2- 
4129/2021 E 3001 NpC/CS- 
16:59 E 
" PEC-PROC-7- 
27/09/2024 
i 2021 PCICS. 
SIE-SIE.2- 
2092031 — 2r MPCICS- 
2 


OSCE = 


INTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL, -- 


Pasas 


Peinicls do 


Dese 


SE@CE 3.0 - Buscador Público 


de sor i 
^ Tipo d gewiss 
Selección [Seteccione] 


Nro. Selección 


Año de la 


Convocatoria 12021 


Código SNIP 


LBrpldar 


Bien 


Consultoria 


de Obra 


Bien 


"Configuraciones para el uso de los sistemas del OSCE en diversos navegadores": Clic aquí 


Cono 
ENIF 


; ADQUISICION DE 

; COMBUSTIBLE 
DIESEL - 2 
CREACION DE LA 
TROCHA 
CARROZABLE URA 
PURIS - SECTOR 
PURIS, DEL 
DISTRITO DE 

: CAJATAMBO, 
PROVINCIA DE 

` CAJATAMBO - LIMA 
con C.U,Í. 2337248 


SERVICIO DE 
CONSULTORIA DE 

- OBRA PARA LA 
SUPERVISION DE 
OBRA PARA LA 
EJECUCION DEL 
PROYECTO 
“RECUPERACION DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE LÀ 


INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO DE 
LA INSTITUCION 
EDUCATIVA DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
INTEGRADA 
N* 361/20007"OSCAR 
MIRO QUESADA DE 
LA GUERRA” 
LOCALIDAD UTCAS, 
DISTRITO DE 
CAJATAMBO, 

PROVINCIA DE 

-. CAJATAMBO - LIMA, 
CON CULN 2517407 


ADQUISICION DE 
COMBUSTIBLE 
DIESEL - 2 
CREACION DE LA 
“TROCHA 
CARROZABLE URA 
PURIS - SECTOR 
PURIS, DEL 
DISTRITO DE 
CAJATAMBO, 
PROVINCIA DE 
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A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAME An 


xoi Cajatambo capital folklórica y turística de la Región Lima 


“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA” 


CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N* 106-2021- MPC 
mee OBRA N° 106-2021- MPC 


ASESORIA 


LEGAL "RECUPE CI Í E LA INFRAESTRUCTU Y EQUIPAMIENTO DE LA 
; INSTITUCIÓN EDUCATIVA N? 20984-2 Y SANTIAGO ANTÚNEZ DE 


¿0, DIS OD GOR- PROVINCI E C BO- 
DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2452692 


onste por el presente documento, ia contratación de la ejecución de la obra: 
S] RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION 
// EDUCATIVA N* 20984.2 Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR 
~ PROVINCIA DE CAJATAMBO — DEPARTAMENTO DE LIMA“ que celebra de una parte 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO, con RUC N° 20188234209: con 
domicilio tegal en CENTRO CIVICO S/N, Distrito de Cajatambo, Provincia de Cajatambo, 
Departamento de Lima, representada por su Gerente Municipal el Abog. EDWARS 
j| ALCIDES RODRIGUEZ ZORRILLA, identificado con DNI N° 43533838, con domicilio en 
£j! Calle Huancavelica MZ 34 A LT.06 distrito de Pativiica — Provincia de Barranca — 
' Departamento Lima, Facultado Segun Resolución de Alcaldía N° 022-2021-ALC/MPC, de 
fecha 01 de marzo de 2021, en adelante LA ENTIDAD y de otra parie CONSORCIO 
GORGOR, conformado por la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCTORA LINO S.A.C con 
RUC N° 20603967403, con domicilio CALLE MANUEL OYOLA N* 105 OTR. TAMBO 
BLANCO (2DO PISO) — SANTA MARIA — HUAURA - LIMA: la empresa R-CIS INGENIEROS 
S.A.C con RUC N* 20437554804, con domicilio legal en MZA G LOTE, 13 DPTO. 301 URB. 
EL INGENIERO 1 (URB. INGENIERO | ETAPA — POR SATELITE) LAMBAYEQUE — 
CHICLAYO - CHICLAYO, la empresa JJM ESPINO INGEMIERIA 8, CONSTRUCCION 
S.A.C. con RUC N° 20605381236, con domicilio legal en AV VENEZUELA 858 — 842 NRO. 
812 DPTO, 204 INT. BQIV (BLOQUE IV) — LIMA — LIMA — BREÑA y la empresa ZIUR 
CONSTRUCCIONES S.A.C con RUC N* 20546218334, con domicilio legal en MZA. J LOTE. 


"< "z CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

5. Con fecha 16 de setiembre del 2021, el comité de Selección adjudicó la buena pro del 
š PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2021-MPC/CS.4 
para la contratación de la ejecución de la obra “RECUPERACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N^ 20984.2 
Y SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR .. PROVINCIA DE 
CAJATAMBO — DEPARTAMENTO DE LIMA “, al CONSORCIO GORGOR, cuyos detalles 
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 


a bos 
ü 


FOBORG 


TE 


CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N* 20984-2 Y SANTIAGO ANTUNEZ 


DE MAYOLO, DISTRITO DE GORGOR ~ PROVINCIA DE CAJATAMBO LAN 


DEPARTAMENTO DE LIMA“ CU! 2452692 


CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
AAA TERLGERA: MONTO CO 


Este monto comprende el cosio de la ejecución de la obra. todos los tributos. seguros, 


l 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEC AJATAMBO 
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' A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE cA fi lentos velnt 
4 A 


Cajatambo capital folklórica y turística de la Región Lima 


“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 


CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO? 


LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en 
periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las 


ases, en la cuenta de código Interbancario N° 0011-0275-0201009274-56 del Banco de 
BVA CONTINENTAL. 


CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
E! presente contrato está conformado i 
las partes. 


: NOMBRE Y APELLIDO COLEGIATURA PROFESION ESPECIALIDAD — 


TEODORO | i INGENIERO 
ALEXANDER LINO ` CIP N*194311 ` INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE 
105) ME MEME ME 0 
ALVARADO ' CIP N° 77266 . INGENIERO CIVIL INGENIERO 
BARRETO CARLOS ^ o ESTRUCTURA. 
. ERIC PETHERSON CAP N° 14604 . ARQUITECTO | ESPECIALISTA EN 
CABBRERA ; I ARQUITECTURA 
IRRIBARREN DENM TERRAEQUE 
GUIDO ANTONIO CIP N° 127341 INGENIERO INGENIERO 
BOCANGEL ' MECANICO ELECTRICISTA 
edu PS ss T IO 
DEISY JULIANA CIP N° 176348 INGENIERA j INGENIERA 
TES IE E SANITARIA. ~F SANITARIA 
LESLIE ELIZABETH CEP N° 92799 LICENCIADA EN ESPECIALISTA EN 
MANCILLA ENFERMERIA SALUD 
GUERRERO 


CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
ULA SETIMA: GARANTÍAS 


wr C ü YP 


ió 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE cas Os 


Cajatambo capita! folklórica y turística de le Región Lima 
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 


EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía 
i ici solidaria, irrevocable, y de realización sutomática en el país al solo 
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 


* De fiel cumplimiento del contrato”: S/ 387.606 17. a través de LA CARTA FIANZA N° 
3002021020038, emitida por AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. con una vigencia 
de 210 días a partir del 28 de Setiembre del 2021. Monto aue es equivalente al diez por 
ciento (1 0%) del monto del contrato original, la misma que deba mantenerse vigente 


hasta el consentimiento de la liquidación final, 


CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTAno las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artícujo 
81 del Reglamento. 


D otorgará (1) adelantos directo por el 1096 del monto del contrato original. 


EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 
días calendario siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO*, adjuntando a su solidtud la 
garantía por adelantos? mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA 
ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación; 
de la solicitud de EL CONTRATISTA. 


Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud 


CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 


LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO 
ORIGINAL conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL 
CONTRATISTA. 


solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anterior al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a Su solicitud la garantía por adelantos? mediante CARTA FIANZA 


La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los Casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en 
el calendario de adquisición de materiales e insumos. 


CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
TAO RON FORMIDAD DE LA OBRA 


La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. —- 


CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 


EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE c J UAM: 


Cajatambo capital folklórica y Turístico de la Región Lima 


“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA? 


derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el 
stado en caso de incumplimiento. 


CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE 
OBRA 


Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la 
determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual, 
según el plan de riesgos “Gestión de Riesgos en la Planificación de la ejecución de la Obra”, 


> 

ASESORÍA /Ë 

LEGAL iv 

| S 
EE 


ES) 
z 
° 


» Riesgo geológico de muy baja probabilidad de ocurrencia, en razón que elterreno 
no se encuentra cercano a una falla geológica; riesgos asignados a LA ENTIDAD. 

+ Riesgo ambiental, de moderada ocurrencia, relacionado con incumplimiento de la 
normativa ambiental y de las medidas de mitigación establecidas y aprobadas en el 

. expediente técnico, riesgo asignado al CONTRATISTA. 

* Riesgo arqueológico, de muy baja probabilidad de Ocurrencia, en razón que el 
terreno no se encuentre cercana a zonas arqueológicas, que puedan generar 
interrupción del normal desarrollo de las actividades de obra, lo que se traduce en 
sobrecostos en la ejecución de las mismas; riesgos asignados a la ENTIDAD y al 
CONTRATISTA. 


contratante, que es necesario obtener por parte de esta antes del inicio de las obras 
de construcción de muy baja probabilidad de ocurrencia; riesgo asignado al 
CONTRATISTA y LA ENTIDAD. 

* Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de moderada 


torrenciales o diversos eventos climatológicos, o conflictos Sociales, cuyas causas 
ho resultarian imputables a ningunas de las partes; riesgo asignado al 
CONTRATISTA y LA ENTIDAD. 
e Riesgos regulatorios o normativos, de moderada probabilidad de ocurrencia, de 
implementar las modificaciones normativas pertinentes que sean de aplicación 
i pudiendo estas modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra; 
riesgo asignado a la ENTIDAD. 

° Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros, de moderada 
probabilidad de ocurrencia, por incumplimiento. de normas y procedimientos de 
seguridad en la obra; riesgo asignado a EL CONTRATISTA. 

M * Riesgo de ampliación de plazo por deficiente capacidad de respuesta a consultas y 
por adicionales de obra ocasionados por errores ylo omisiones en el expediente 
ue técnico, durante la ejecución de la obra, de moderada probabilidad: riesgo asignado 
a LA ENTIDAD. 
° Riesgo de demora en la entrega de infraestructura culminada, de moderada 
probabilidad; riesgo asignado al CONTRATISTA. 


LNG G 


El CONTRATISTA cumplirá el plan de Gestión de Riesgos durante la planificación de- 


ejecución de la obra, que forma parte de! presente contrato. 


CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
A EST RNSADBILIDAD POR VICIOS OCULTOS 


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 
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Selscientos velnticuate- 


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 
Cajatambo capital folklórica y turistica de la Región Lima 


"ANO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 


A El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados 
E partir de la conformidad de la recepción de la Obra. 


CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES 


Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en le ejecución de las presteciones 
Objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso. de acuerdo a la siguiente fórmula: 


ASESORÍA 
LEGAL AY, 
Lé Sy 


-0.10 x Monto 
F x Plazo en dias 


Penalidad Diaria = 


Donde: 


F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0,40 para Plazos menores o iguales a sesenta (80) dias. 


Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato 9 ftem que debió 
ejecutarse. 


Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite. de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta 
calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de nhngün 


Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 


| | entre el contratista y el personal ofertado Y : de ausencia del | Supervisor de Obra, 
| | la Entidad no haya aprobado la sustitución : persona! en obra 
! | del personal por no cumplir con las i 


em. 


| 
| 


(5/1000) del monto de | Supervisor de Otra 


I | el acceso del cuaderno de obra al 
la valorización del | 


| inspector o supervisor de la obra, según 
f l 


Š , COrresponda, impidiéndole anotar las ' periodo por cada día 
Eu ocurrencias. Será causal de aplicación de i de dicho | 
| multa por cada impedimento. i impedimento. 


| El impedimento al acceso al Cuaderno, se | 
í | acreditará mediante la constatación policial | 
; de acuerdo a Ley, 0 de la autoridad | 
-Lompelente a la jurisdicción dela obra, — | 


MEM | 3 | Cuando el contratista no cuenta con los —. — 2000 Según informada 
| | dispositivos de seguridad en la obra tanto | "Supervisor de Obra 


| peatonal o vehicular incumpliendo las I 
¡ normas, además de las señalizaciones | 
| Solicitadas por la entidad. la multa espor 


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO 
Dirección: Centro Cívico S/N, Distrito de Cajatambo. Provincia Cajatambo, Departamento de Lima 


| N° T Supuestos de aplicación de penalidades ! Forma de cálculo | procedimiento 


I ^ "S NR 
Í 2 | Si el contratista o su personal, no permite | ^ Cinco por mil | Según informe del =! 
| 
i 


] 
! 
! 


i ; 

T T RE, — RE " NEM UNE CET EE 

| 1 | En caso culmine la relación contractual |. 0.5 UIT por cada día | Según informe del | 
i 


| 


iB j | | experiencias y calificaciones a ser | 
iç | — | remplazado. TENERE 


| 
| 
| 


Quinientos.500 


o e T 
pla con dotar | 2/1000 Según ces | 

| 8 Su personal de los elementos de | | Supervisor de 

| Seguridad, la multa es por dia de retraso, ! 


| Contractual, En el plazo eslablecido, la 
| multa será por día de retraso. 


f 
l 
Jogoabqas a —. l _ 
Cuando el Contratista no presenta ej | 2/1000 | Según wie 
Cronograma &ctuallzado a la fecha de inicio | Supervisor de 
i 
8 | Cuando el contratis 


3000 7 77] —Sagün iniormedel | 
Supervisor de 0bra | 


| 


"TTE 
Según informe del 
Supervisor de Obra 


verificar la calidad de materiales y las 
j dosificaciones Y es requerido por el 
| Supervisor, la multa será por vez, 


Cuando el Ingeniero residente no se 
encuentra en forma permanente en la 
obra, la multa es por día. 


Según informe del 
Supervisor de Obra 


Cuando el Ingeniero residente sea 


cambiado por otro diferente al de la 
Propuesta, la Multa es por día. 


Según informe del 
Supervisor de Obra 


anda —— 2 
Cuando los Especialistas ño se encuentran 
€n obra, la multa es por día. 


Según informe del 
Supervisor de Obra 


Según informe del | 
Supervisor de Obra o del | 
personal i 


Estas penalidades se de valorizaciones o en la liquidación final, según 
corresponda: o Si fuera 


Necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la 
garantía de fiel Cumplimiento. 


ducen de las 


La Penalidad POr mora y las Otras penalidades pueden alcanzar cad 
IE . equivalente ald j 


8 una un monto máximo 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 
que debió ejecutarse 


O de ser el caso, dejter 


El numeral 83.1 del 
de acuerdo a lo 


MUNICIPA LIDAD PR 


tb 
Dirección: Centro C ivico S/N, Di 


OVINCIA L. DE CAJATAMBO . 
strio de Cajatambo, Provincia Cajatambo, Departamento de Lima 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CATATAN 


Cajatambo capital folklórica y turística de la Región Lima 


“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 


establecido en el numeral 53.2 del artículo 62 del Reglamento. 


, 8Sesores o personas vinculadas a las que 
ido, negociado o efectuado, cualquier Pago o, en 
egal en relación al contrato. 


legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE. 


: Y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para 
evitar los referidos actos o prácticas. 


CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 
56 DEL REGLAMENTO 

— S= REGLAMENTO 

EL CONTRATISTA, 


Para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una 
declaración jurada manifestando: 


a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, 


De verificarse la falsedad de la información Consignada en la referida declaración jurada, el 
Contrato quedará resuelto de pleno derecho. 


MUNICIPALIDA D PROVINC TAL DE CAJATAMBO 
Dirección: Centro Civico SIN, Distrito de Cajatambo, Provincia Cajstambo, Depariamento de Lima 
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Ci 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE cas A: 


Cajatambo capital folklórica y turística de la Región Lima 


“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 


El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y Obligatorio para las partes desde el 


omento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
el Estado. 
LÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes Puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
lodos los gastos que demande esta formalidad. 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJEC CIÓN 
CONTRACTUAL 
Las paries declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen 


durante la ejecución del Presente contrato: 


¿5 DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CENTRO CIVICO S/N. Distrito de Cajatambo, Provincia de 
Cajatambo, Departamento de Lima. 


DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Manuel Oyola N° 105 Otr. Tambo Blanco, 2do piso 
Santa Maria, Huaura, Lima. 


La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las Partes debe ser comunicada a la 
Otra parte, formalmente y Por escrito, con una anticipación no Menor de quince (15) días 
calendario, 


De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, fas 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Cajatambo al 01 qe 


Octubre del 2021. AL 
j p / j 
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TIDAD: “EL CONTRATISTA —— 


MUNICIPA LIDAD PROVINCIAL DE CAJATA MBO 
Dirección: Centro Cívico S/N, Distrito de Cajatambo, Provincia Cajatambo, Departarnento de Lima 


Quinientos tres 503 


BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
¡SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 


EJECUCIÓN DE OBRAS: 


Aprobado mediante Directiva N*001-2019-OSCE /CD 


SUD DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD — DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA — 5 50 
|. ... ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 


Quinientos cuatro.504 


SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 


La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 


completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el cuso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 


Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 


Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 


por los proveedores. 


Se refiere a consideraciones importantes « tener en cuenta por el comité 
de selección Y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 


importante para la Entidad 


` Xyz 


CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 


las siguientes coracterísticas: 


Las bases estándor deben ser elaborados en formato WORD, y deben lener 
Características Parámetros 
Pee | Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm 


Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em 


Normal: Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
Para las Consideraciones importantes ( 


Estilo de Fuente 
item 3 del cuadro anterior) 


Automático: Para el contenido en general , 
Azul : Para los Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior) 


Color de Fuente 


: Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capitulos, 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
9 : Para el encabezada y pie de página 
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
8 ; Para las Notas al pie 


Tamaño de Letra 


Justificada: Para el contenido en 


Alineación Centrada : Para la primera página, los titulos de las Secciones y nombres 
de los Capítulos 
oaa UV ——— 
Anterior :0 
EN Espadado Posterior ; 0 
EN Subrayado 


Para los nombres de las Secciones 
INSTRUCCIONES DE USO: 


general y notas al pie, 


Y Para resaltar o hacer hincapié en algún 


concepto 


2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota, 


Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 
de 2019 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS? 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA — DU102 2021- 008-2021. 

S-1 


MDA/CS- 
PRIMERA CONVOCATORIA 


CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO 


Quinientos seis.506 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


ADJUDICACION SIMPLIFICADA — DLA 02 2021 - 008-2021- MDA/CS-1 


DEBER DE COLABORACIÓN 


La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, posto! 


y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 


En este contexto, se encuentran obli 
Técnica de la C 


De igual forma, deben 
de 


La Entidad y todo proveedor que se someta a las 
y/o contratista del 


Quinientos siete.507 
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SECCIÓN GENERAL 


DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 


(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO | 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 


REFERENCIAS 


Cuando en ei presente documento se mencione 
haciendo refere 


Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser ej caso, 
1.2. CONVOCATORIA 


eglamento, 


debiendo adjuntar las bases. 


REGISTRO DE PARTICIPANTES 


El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 


Importante 


* 


o SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben Observar las instrucciones 
señaladas en el doc! 
electrónico” publicado en h 


1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 


La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
= establecido en ios numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento. 


consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal 8) del artículo 89 del Reglamento. 
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- Importante 


$ 


FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 


Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento. 


importante 


* Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar Sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 


* Encasola información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
i coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los j 
documentos escaneados. i 


No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad, 


1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 


El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 


El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 


importante 


Los integrantes de un consorcio no pueden presentar oferías individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando Se trate de I 
| procedimientos de selección según relación de items. 


73-del Reglamento. De no eumplir-con lo-requerido, la oferta-se considera no admitida. 


Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial, 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 


Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 


En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 


de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento, 


El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 


Importante 


%) sobre el puntaje total obtenido poríos 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, ' 


1.9. 


Quinientos once. 511 


Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 


1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 


La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras á suma alzada. 


El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 


La solicitud de subsanación se realiza d 


Correo. La notificación 
electrónico. 


La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE, No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 


1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS 
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, de ser el caso. 


De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 


de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere, 


1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 


Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 


resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro. 


1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 


Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 


En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento, 


El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 


. Importante 


Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones ` 
O el órgano de ja j 


' presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del : 
| artículo 64 del Reglamento. i 
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2.1. 


2.2. 


CAPÍTULO Il 


SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 


RECURSO DE APELACIÓN 


A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 


En los procedimientos de selección según relación de ftems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 


Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 


Importante 
-+ Una vez otorgada la buena pro, ei comité de selección, está en la obligación de permitir el : 


calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar j 
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito. : 


Luego de otorgada la buena pro no se da a conocerlas ofertas cuyos requisitos de calificación ' 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 


siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor | 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 


* El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas ` 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según : 
corresponda. i 


PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 


La apelación contra el otorgamiento de la buena pro e contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. 


La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la desteración-de nulidad; cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO Ili 
DEL CONTRATO 


3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 


Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento, 


GARANTÍAS 


Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, Segün corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 


3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 


Como requisito indispensable para perfeccionar ej contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (1096) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final, 


Importante 


Quinientos catorce.5]4 


&) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una i 
Adjudicación Simplificada. : 
. b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 
'€) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 
en función del avance de obra. ' . 


3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 


GARANTÍA POR ADELANTO 


En caso se haya previsto en la Sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 1 53 del Reglamento. 


33. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 


Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 


: Importante 


' correspondan. 


° Advertencia 
s a a 
| Los funcionarios de las Entidades no deben 


. f. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a ja empresa que emite la garantía 
: debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.aob.pe/sistems- 


I financiero/clasificadoras-de-ries o). 
 anciero/çlasificadoras-de-riesqo) 


| incluye las clasificaci 


| debe revisarse el portal web de dicha Entidad 
fori 


3.4. 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 


en el artículo 155 del Reglamento. 


ADELANTOS 


en la sección específica de las 


VALORIZACIONES 
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena : 
ro y/o contratist, 


2 8 cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y : 


eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que : 


aceptar garantías emitidas bajo condiciones | 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo Siguiente: 


2. Se debe identificar en ja página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha | 


de emisión de la garantía, 


3. Para fines de lo establecido en el articulo 1 48 del Reglamento. la clasificación de riesgo B, | 


ones B+ y B. 


4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla 
con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 


En caso exísia alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de 
la garantía, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 


| De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos | 


de verificar sj la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, | 


E 
Š 
3E 
e Ë 
iz 
= 
Pa 
Ò EN 
© 
Š 


financtero/relacion- 


Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de Ja garantía a través de los 


: mecanismos establecidos (consulta web. teléfono u otros) por la empresa emisora. aa 


EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 


midad con e 


Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra 


, realizada en un período determinado, tienen el carácter de Pagos a cuenta y son elaboradas 
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el último día de cada periodo previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
Supervisor, según Corresponda y el contratista. 


En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 


Advertencia 


En caso de retraso en los Pagos a cuenta o pago fi 
deba a caso fortuito o fi 


REAJUSTES 


Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 


Importante 


Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en | 
el Decreto Supremo N° 01 1-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 


3.8. PENALIDADES 


3.8.1. 


precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 


dependiente y pueden alcanzar cada una 
ximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 


3.9, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 


Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 


3.10. DISPOSICIONES FINALES Dc EN w PN == 


Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
=N ESPECIFICA 


CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 


ETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO | 
GENERALIDADES 


1.14. ENTIDAD CONVOCANTE 


Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 
RUC N° : 20227651599 

Domicilio legal : CALLE COMERCIO N°212 

Teléfono: : 98107960 

Correo electrónico: ! logisticamuntanguiaQ gmail.com 


1.2. OBJETODE LA CONVOCATORIA 


* En caso de procedimientos de selección según relación de Ítems o por paquete consignar el j 


NOVIEMBRE DEL 2021. 


Valor Referencial 


(VR) 


S/ 3'098,263.15 (Tres Millones 
Noventa y Ocho Mil 
Doscientos Sesenta y Tres 

con 13/100 soles) 


 $/3'408,089.44 (Tres 
Millones 
Cuatrocientos ocho 
Mil Ochenta y Nueve 
con 44/100 soles) ` 


S/ 2788,436.81 (Dos 
Millones Setecientos 
Ochenta y ocho mil 
Cuatrocientos Treinta y 
Seis con 81/100 soles) 


Importante 


No € existir contradicción entre 


ello, si el limite i 
límite superior, 
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e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad conel ` 
numeral 28,2 del artículo 28 de Ja Ley. 


1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 


Documento y fecha de aprobación del expediente de , 
contratación : 10 de NOVIEMBRE DEL 2021 
ete y fecha de aprobación del expediente : 03 NOVIEMBRE DEL 2024 
Documento y fecha de actualización del expediente : 10de NOVIEMBRE DEL 2021 


técnico, de corresponder 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 

convocó para la elaboración del expediente técnico, de : Sin Procedimento 
corresponder 


FUENTE DE FINANCIAMIENTO 


RECURSOS ORDINARIOS 


importante ' 
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Le y de Equilibrio Financiero ` 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 

selección. i 


1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 


El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo, 


MODALIDAD DE EJECUCIÓN 


ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 


El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases, 


1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 


El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra, 


Importante para la Entidad 


* Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, debe considerarse lo siguiente, según corresponda: 


En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 
incluya operación asistida: 


“El plazo de ejecución de la Obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en Servicio, materia 
de la presente 


En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 
Operación asistida: 


“El plazo de ejecución de la Obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en Servicio, materia 
de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 
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Y 


nte de contratación y en el expediente técnico de 


Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 


9 a recabar las bases y el expediente técnico de la 
resa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben: 


Pagar en : UNIDAD DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD 
Recoger en : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD 
Costo de bases : Impresa: S/ 7.00 SOLES 

Costo del expediente : Impreso: S/ 45.00 soles 

técnico Digital: S/ 15.00 soles 


Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 


Importante 


Advertencia ; 
Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. i 


1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 


- BASE LEGAL 


Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
Ley N° 30225 y su modificación efectuada mediante Decreto Legislativo No 1341, Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Texto Único Ordenado de Procedimientos 

Administrativos, su Reglamento y modificatorias. 

Ley N° 27867 y sus modificatorias vigentes, Ley N° 27902 y ley N° 28013, Ley Orgánica de 
-—— Gobiernos Regionales. — ~ e A 

Directivas del OSCE. 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto, 

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias vigentes, 

Decreto Supremo N° 01 1-79-VC 

Decreto Supremo N°377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF 3 
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Decreto Supremo N* 162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-201 8-EF. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
2 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 


2.14. CALENDARIO DEL. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
Segün el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 


importante 


De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en : 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya : 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 


disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento, 


22. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 


La oferta contendrá, además de un índice de documentoss, la siguiente documentación: 


2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 


2.2.1.1, Documentos para la admisión de la oferta 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 


En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tai efecto. 


En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 


El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigúedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de oferlas, 
computada desde la fecha de emisión. 


En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segün 
corresponda. 


Adveriencia í 
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N” 1246, las Entidades están ` 
prohibidas de exigir a los administrados 9 usuarios la información que puedan | 
obtener directamente mediante fa interopcrabilidad a que se refieren los artículos 2 | 
y 3 de dícho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la : 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDES y siempre que el servicio web ` 
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no ; 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de * 
= identidad, "£ b I Wasiq: 


c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo N* 2) 
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
MM 
5 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 


* Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad de! 
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.aob.pe/interoperabilidad/ 
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del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) 


€) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4) 


f  Promesa de consorci 


suma alzada. 


"Y Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 


Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo N° 6) 


Importante 


.* El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la ` 
oferta a los establecidos en este acápite. | 


* Elanálfísis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta ` 
Se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
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Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo II! de la presente sección de las bases, 


2.2.2, Documentación de presentación facultativa: 


a) En el caso de microempresas 
discapacidad, o en el cas 


Advertencia 


El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
. Sido indicados en jos acapites "Documentos para la admisión de la oferta” “Requisitos de : 
calificación" y "Factores de evaluación”. 


Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento, 
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Importante para ja Entidad 


Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de Selección cuyo valor estimado sea 
igual o menor a cincuenta (50) UIT: 


23. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELA CIÓN 


“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 


En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 


N ° de Cuenta < 00281000136 


Banco 


N° CCP 


Incorporar alas bases o eliminar, según corresponda 


2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 


El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato; 


a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones &ccesorias, de ser el caso, CARTA FIANZA 
c) Contrato de consorcio con fi i 


d) 


e) 


f 


: Advertencia 


De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N* 1 246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante | 
la interoperabilidad a Que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 


Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
Const 


rgada, en concordancía con el calendario de 


&vance de-obra-valorizado vigente. a à 
k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de ia contratación lo requiera. 

Ü Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 
elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 


————————— 


^ En caso de transferencia interbancaria, 


Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https: i rnodigital.aob ilidad/ 


1% Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreta, secreto militar o 
por razones de orden interno. 
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m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!!, 

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 
aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 


P) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 


q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 


; Importante 
E La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera | 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 


Los documentos que acreditan la experiencia del Personal deben incluir como mínimo los Í 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación i 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 


documento. 


En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 


en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 


De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo - 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de ` 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de fas | 
experiencias acreditadas, salvo Ja ejecución de obras por paquete, ! 


Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años i 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 


requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó ei : 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, 


* Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras ` 
contratadas por la Entidad Que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional ' 
para subsanar, conforme lo prevísto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento. 


1% La Entidad puede requerir este documento en caso de obras á suma alzada. 


ie https-//enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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por ciento | 
0% monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 


riginal del cual derive el contrato a suscribirse sea una ; 


b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 1 
C) Ei pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en : 
función del avance de obra. 


Será verificado por la Emi 
opción consulta de empres, 


Importante para la E ntidad 


En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 


r) IDE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACIÓN 
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA). 


incorporar a fas bases o eliminar, según corresponda, 


importante 
* Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 


buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual i 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabílidades funcionales que . 


correspondan. 


* De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo : 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior A 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos ` 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de: 
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostila, en ` 
Cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya”. ; 


* La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perteccionamiento del contrato. 


2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 


Importante 


En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra ` 
incluida en el paquete. 


Importante para la Entidad 


— A 


# Segün lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y 
para materiales o insumos: 


ADELANTOS?! 


2.8. 


2.6.1. ADELANTO DIRECTO 


"La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original. - 


El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos '5 mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias 
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 


Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]'**. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]”. 


Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 


2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 


“La Entidad otorgará adefantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista, 


La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ¡CONSIGNAR PLAZO] días calendario ` 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que El CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] 
días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud fa 
garantía por adelantos"? mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
y el comprobante de pago respectivo. 


Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 


2.7. 


VALORIZACIONES 


El periodo de valorización será MENSUAL 


Importante 


n 
^ Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe pravar el procedimiento nara su.entrega, conforme. a Jo.previsto.en 


los artículos 181 y 182 del Reglamento. 


Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación, 


" Este párrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 


* De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DELA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 


La Entidad o el contratista, segün Corresponda 
correspondiente al sai i 
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CAPÍTULO IlI 
REQUERIMIENTO 
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€x 
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Quinientos treinta y cinco.535 
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Regualtos: 


El postor este nerecitar un mento tsctiraco szoosuladc equivalente a UNA (1) vez el valor referencial de 
la contratación za la ejecución ns cbras simileres, durante los 1C eñoz enterores a la fache Je la 
onesentacióo ca penas que ze comouiscán Oesde la suscripzón del era c» secenolór ge obre. 


: Tas 0e Agua y Sareamiento Básioc. Construcció- yo mejoramiento yis 
ampración y;c Instalación de sistemas de sicantsrille3c sistems de egua poteole sistema Je &baztecimients. 
que contenga los siguientes compenertes 

* LINEA DE CONDUCCION 
* . RESERVZE'C 
* TANQUE IMEIFF 
+ LECHO DE SECADO 
> 
* 
Li 


TAMARA DE REJAS 
FILTRO BIOLCGIZ.O 
CERTO PE3IMETR CC 


Acrecituciór: 


Da corfermidad cor el numars! 26.2 del artícióo 49 y el keral e) de numeral 736 : del &rticu a 132 oal 
Reglamer:c este requisite de celifosción se szredi:s para la suscripción de contrato 


Importante 


En el casa oe consorcios, la caíficación de la experiencia se realiza conforme e ia Decus 
"Participación de Proveencrez en Consorcio en lae Contrataciones ae! Estavo” 
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3.14. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 


Importante para la Entidad 
Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 


Requisitos: 


EQUIPOS Y MAQUINARIAS CANTIDAD 
Camión cistema 4 x 2 (agua) 122 hp, 1 500 gal 1 
Camión volquete 6 x 4, 330 hp, 10 m° | 3 | 
Mezclador de concreto 11 p3 
Compactadora Vibratoria tipo Plancha 7Hp 
Vibrador de concreto 4 hp, eje flexible 18', 


cabezal 1,50" 


Acreditación: 


De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 48 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 


Importante ` 


No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros ` 
espacíos físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás : 


condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. Á 
CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
FORMACIÓN ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 


Requisitos: - 


I PROFESIÓN 


| Ingeniero Civil, Titulado 
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o 
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
titulado. 
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambientel o 
Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de Recursos Ambientales o 
Ingeniero de Recursos Naturales y Energía 
Renovable o ingeniero de Recursos 
Renovables o Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales, titulado 
Ingeniero civil, titulado 


i CARGO 
Residente de obra 

Especialista en Seguridad en obra y salud 
ocupacional 


Especialista ambienta! 


Especialista en Calidad 
Acreditación: 


De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 135.1 del articulo 139 del 


Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato, 


Importante 
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del ` 
Reglamento, 


EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
Requisitos: 


[ 
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PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
CARGO | PROFESIÓN EXPERIENCIA 
Residente de obra Ingeniero Civil titulado | Con experiencla mínima de 24 meses (computado desde 
la fecha de la colegiatura) como Residente ylo jefe y/o 
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o 
residente principal y/o director residente y/o jefe residente 
y/o jefe residente principal ylo ingeniero residente y/o 
supervisor principal de obra; en obras de saneamiento u 
obras similares. 
Con experiencia mínima de 12 meses como especialista 
y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 
residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad 
e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad 
en el trabajo o salud ocupacional o implementación de 
planes de seguridad e higiene ocupacional o en 
prevención de riesgos laboras en obras en general, que 
se computa desde la colegiatura. 
Con experiencia mínima de 18 meses como especialista 
y/o ingeniero y/o supervisor o y/ jefe y/o responsable y/o 
residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación 
ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación 
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en 
obras en general que se computa desde la colegiatura. 


ingeniero Civil o 
Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o 
Ingeniero de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo, titulado. 


Especialista en 
Seguridad en obra y 
salud ocupacional 


Ingeniero — Civil o 
Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero de Gestión 
Ambiental o Ingeniero 
Ambiental y de 
Recursos Ambientales 
o Ingeniero de 
Recursos Neturales y 
Energía Renovable o 
Ingeniero de Recursos 
Renovables o 
Ingeniero Ambiental y 
de Recursos 
u Naturales titulado 

Especialista en | Ingeniero civil titulado 
Calidad 


Especialista 
ambiental 


Con experiencia minima de 12 meses como Especialista 
y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor 
ylo jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad 
9 calidad o aseguramiento de calidad o programa de 
calidad o protocolos de calidad, en obras en general, que 
se computará desde la colegiatura. 


Acreditación: 


De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 


Importante 


El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el artículo 179 del ' 
Reglamento. : 


Importante para la Entidad 


Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificación: 


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada Ja elaboración de las bases, así como el requisito de calificación en 
caso de no incluirse, 


EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Requisitos: 


El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra, 
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Se considerará obra similar: Sistemas de Agua y Saneamiento Básico: Construcción y/o mejoramiento 
y/o ampliación y/o Instalación de sistemas de alcantarillado, sistema de agua potable, sistema de 
abastecimiento, que contenga los siguientes componentes: 

° LINEA DE CONDUCCION 
RESERVORIO 
TANQUE IMHOFF 
LECHO DE SECADO 
CAMARA DE REJAS 
FILTRO BIOLOGICO 
CERCO PERIMETRICO 


...o. ...». 9 


Acreditación: 


La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (ii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 


En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato, 


Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, ta calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 


Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente, 


Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 


Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción. 


Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 


Importante 
En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, : 


importante 


i$ De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tala todo documento emitido 
por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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* Sí como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el | 


+ Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias , 


para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y na mediante declaración ` 
jurada, 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 


La evaluación se realiza Sobre la base de cien (100) puntos, 


PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 


FACTOR DE EVALUACIÓN 


A. PRECIO 


La evaluación consistirá en 
otorgar el máximo puntaje a la 
oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás “ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 


Evaluación: 


Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 


Acreditación: 


Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6). 


Pi= Oxx PMP 
O; 


| = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio i 

Om = Precio də la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 


100 20 puntos 


CAPITULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 


: Importante 


———— Tepresentada por f..............], identificado con DNI N° oo. 1 pade _ 
pU ] co RUC N° [...... ] con domicilio legal en 
ra E inscrita en la Ficha N* Iain ness reete] Asiento N° [.............. 

del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Daria ], debidamente representado por 

su Representante Legal, A | con DNI N° usas. ], según poder 

inscrito en la Ficha N° ¡EA ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Jurídicas de la 

ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 

condiciones siguientes: 


Eo _ 
2 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 
adicionalmente el factor capacitación, 
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CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha Po EIS ES ess 
Co judicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 


n fecha [.................... ], el comité de selección ad 
SIMPLIFICADA N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROJ, cuyos detalles e 
importe constan en los documentos Integrantes del presente contrato. 


CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 


CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 


Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia de] presente contrato. 


CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO?! 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 


En caso de retraso en el Pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 


CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [...... ] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento, 


: Importante para la Entidad 


+ Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la ' 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse l ` 
siguiente, según corresponda: 


“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, ' 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE. 
ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días ; 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones : 
previstas en el artículo 176 del Reglamento. ”22 i 


“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 

materia de la presente convocatoria, es de ÍCONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] d/as ' 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. "?3 


En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 


efectos de generar el pago. 
Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 


incluya operación asistida. 


Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 
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Incorporar a las bases o eliminar, segün corresponda 


CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes, 


CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 


* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
mento del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 


importante 


Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de i 
| Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las ; 


del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de : 

' contrato, debe consignarse lo siguiente: ; 

* “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO), a través de la retención que debe | 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma ` 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 


En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 


e Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO), a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N* [INDICAR NÜMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], ia misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 


CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 


Importante para la Entidad | 


— P  . 
operación asistida. 
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Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente ` 
cláusula: 1 


CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 


"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÜMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos ` 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN : 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONT RATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 


EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el (CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER . 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias sigulentes a la : 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante . 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago . 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 

siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 


Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en ` 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los I 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?5 i 


Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 


Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a El : 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 


CLÁUSULA DÉCIMA: ADE TO PARA MATERIALES O INSUMOS 


“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el {CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme f 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. : 


La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario ` 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 

adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos ` 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, El i 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días : 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía . 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el | 
comprobante de pago respectivo. [ 


La primera solicitud de El CONTRA TISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución : 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en : 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas f 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 


Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 


CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 


La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 


CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRAT STA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento, 


Importante para la Entidad 


| 


2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. 


2% Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea [a entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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: De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 


: CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA ; 
INCLUIR EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR ` 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO : 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 


: DISPOSICIONES PREVIS TAS EN LA DIRECTIVA *GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN i 
Incorporar a las bases o elimlnar, según corresponda. 


CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Nila suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD ë reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y173 
de su Reglamento. 


El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
IINDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra, 


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 


0.10 x monto vigente 


Penalidad Diaria = : a 
F x plazo vigente en días 


Donde: 


F = 0.45 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 


El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 


por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 182.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 


Estado. 


Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 


Otras penalidades 


Supuesto de aplicación de Forma de cálculo 
penalidad 


Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 


Procedimiento 


del 


Segün informe 
[CONSIGNAR 

INSPECTOR 0 
SUPERVISOR DE [A | 


[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA X UNIDAD 


OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA] 


IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 


integro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 


del 
0 


Según informe 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR 


= 

2 Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 


Quinientos cincuenta y tres.553 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA — DU102 2021 - 008-2021- MDA/CS-1 


Otras penalidades 
ii Supuesto de aplicación de Forma de cálculo Procedimiento 
penalidad 

Con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 


SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGUN 
CORRESPONDA]. 


UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UNT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Cinco por mil (5/1000) del Segün informe 
monio de la valorización del | [CONSIGNAR 
periodo por cada día de dicho INSPECTOR O 
impedimento. SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGUN 
CORRESPONDA]. 


Si el contratista o su personal, no permite del 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDAJ, impidiéndole anotar 
las ocurrencias. _ 
[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] : 


importante 


De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los Supuestos de aplicación de penalidad, ` 
, Ja forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el: 
; Supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 


Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 


La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penaiidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 


CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 


Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 


CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 


persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores O personas vinculadas a las que se refiere el artículo 


7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 


Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 


integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 


Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
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manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas, 


CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 


CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS”? 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 


Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 


Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 


El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 


del Estado. 


` Importante para la Entidad 


* De acuerdo con lo dispuesto en la Decímonovena Disposición Complementaria Final del à 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en ` 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), ` 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimísmo, el : 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los i 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S4 5 000 
000.00) es facultativa, En tal sentido, se debe incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 


CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
HUS SEA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 


"Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra ` 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR - 
LAS PARTES]. i 


La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) . 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 


Incorporar o eliminar, según corresponda , 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÜBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Püblica corriendo con todos 


los gastos que demande esta formalidad. 


CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 


Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 


DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.......... ses ] 


7 De acuerdo con el numeral 225,3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 


La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 


De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 


lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [os ] a! [CONSIGNAR 
FECHA]. 
"LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 


De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 


1 DATOS DEL TN E 
DOCUMENTO Fecha de emisión del 
2 DATOS DEL Nombre, denominación o razón 
social 


CONTRATISTA 


EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 


Nombre o razón social del RUC % 


integrante del consorcio obligaciones 
Número del contrato 
Tipo y número del 

rocedimiento de selección 


p 
Descripción del objeto del 
contrato ` 


DATOS DEL 
CONTRATO 


3 


Fecha de suscripción del 
contrato 


Monto del contrato 


Denominación de la obra | 
Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito 


Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 
Plazo original días calendario 
Ampliación(es) de plazo | días calendario 
días calendario 
Fecha de culminación de la 
obra 
Fecha de recepción de la obra W 
Fecha de liquidación de la 
obra 


Número de adicionales de 
obra 


4 DATOS DE LA OBRA 
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Plazo de ejecución de la obra 


Monto total de los adicionales 


Número de deductivos 


Monto total de los deductivos 


Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 


Monto de la obra 
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Monto de las penalidades por 
mora 
Monto de otras penalidades 


Monto total de las penalidades 
aplicadas 


SOLUCIÓN DE Junta de Resolución de I | 
CONTROVERSIAS Disputas 
O 


APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 


* de arbitrajes 


RUC de la Entidad 


DATOS DE LA 
ENTIDAD 


Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 


Cargo que ocupa en la Entidad 
Teléfono de contacto | 
[53 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE | 
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ANEXOS 
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ANEXO N? 1 


DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Sefiores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 


Presente.- 


SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 


Nombre, Denominación o 
Razón Social : 


UO ue e—a === 
Correo electrónico : 


Autorización de notificación por correo electrónico: 


... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 


1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 
documentos para perfeccionar el contrato. 

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 


: š . . 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) dias 
hábiles de recibida la comunicación, 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Importante 


La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 


gina web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
PE en el link http://www? trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ yse 

pro solicite la retención del diez por ciento (1096) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, segün las condiciones previstas en el artículo 149 del 
Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 


del Reglamento 
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Importante 


Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es [a siguiente; 


ANEXO N° 1 


DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 


Señores . 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 


Presente.- 


El que se suscribe, [................. ], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 


siguiente información se sujeta a la verdad: 


Datos del consorciado 1 


Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

"MEER — — — — — Liens: T — — —1— — —] 
MYPES si T] [N L jJ 
Correo electrónico : 

Datos del consorciado 2 


Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 
CUE PRSE PTAS NEGRITO: 
Correo electrónico ° T 


R . 


Datos del consorciado ... 
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

Domicilio Legai : 


Correo electrónico : 


Autorización de notificación por correo electrónico: 


Correo electrónico del consorcio: 


--. [CONSIGNAR SÍ O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 


——MÁ—ÉÁÓÁÉÉÁÉÁmMá 

?' Esta información será verificada por la Entídad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ yse 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, segün las condiciones previstas en el artículo 149 
del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes de! consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña 


empresa. 


36 


Ibidem. 


* Ibidem, 
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actuaciones: 


1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 


2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 
documentos para perfeccionar el contrato š ' 


3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 


Asimismo, me comprometo a remitir la confirmaci 


Ón de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del representante 
comün del consorcio 


Importante 


La notificación dirígida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO N° 2 


DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 


Sefiores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 


Presente.- 


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 


i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad. 


No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 


il Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada. 


iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones def Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, 


Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulía, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas, 


Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 
selección. ^ 


Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 


Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección ya 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 


Importante 


En el caso de consorcios. cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO N* 3 


DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 


Sefiores ) 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
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ANEXO N° 4 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 


Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 


Mediante el presente, con p 
procedimiento de la referen 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de O OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o comün, segün corresponda 


Importante para la Entidad 


* Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la : 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda i 
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% Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 
incluya operación asistida. 


?* Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 
operación asistida, e 
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ANEXO N° 5 


PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 


Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* ¡CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 


Presente.- 


Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO). 


Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 


a) Integrantes del consorcio 


1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2], 


b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 


Asimismo, declaramos que el representante comün del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 


c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................1. 


d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 


OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL [96 yA 


1. CONSORCIADO 1] 
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 
2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL |o js 


CONSORCIADO 2] 
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 


TOTAL OBLIGACIONES E ag y uos Pas — -. 100959. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


** Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones. el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
35 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sín decimales. 


35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio, 
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Consorciado 1 Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de identidad Tipo y N° de Documento de Identidad 


; Importante 


De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 


' deben ser legalizadas. 
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Importante para la Entidad 


En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 


Esta nota deberá ser eliminada una vez cuiminada la elaboración de las bases 


ANEXO N° 6 
PRECIO DE LA OFERTA 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 


Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 


Presente.- 


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 


[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 


PARTIDA UNIDAD METRADO 


Gastos generales 


Gastos fijos 


Gastos variables | 


|__| Total gastos generales (B) 

Utilidad (C) | 
| [SUBTOTAL (A+B+C) | 
4 | GV | 


5 Monto total de la oferta | 


aa 


El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legisiación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia Sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán. 


enel precio de su oferta los tributos respectivos, 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


— U... 

7 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
1) Sí el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 


importante 


El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 


"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓNP. 


» El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 


Importante para la Entidad 
* Afin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 

que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 


"Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta". 


» En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 


“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se 
presente”. 


En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 


“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 


En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 


“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 


Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, 
Ley de Promoción de la inversión en la Amazonia, consignar lo siguiente: 


“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”, 


incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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importante para la Entidad 


En caso de la contratación de ta ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 


ANEXO N° 6 
PRECIO DE LA OFERTA 


ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 


Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 


~ 


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 


CONCEPTO PRECIO TOTAL 


El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 


Importante 


° El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 


[ITEM PARTIDA UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL 


otal costo directo (A) 
astos generales 
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* El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferia no inciuye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 


"Mi oferta no íncluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓNJ". 


+ De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 


Importante para la Entidad 


= Afin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 


“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”, 


= En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 


“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ftems que se 
presente”. 


* En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 


“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”, 


"w En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 


“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 


* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 


“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de fa exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 


del valor roforonnia! cin Levy” PERCEBER a e " A 2 zT m m 


Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
Íncorporen deben ser eliminadas 


————— 

> Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Sí el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y li) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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importante para la Entidad 


En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
ANEXO N° 6 
PRECIO DE LA OFERTA 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 


Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 


[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 


OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 


PARTIDA 


| Gastos generales 


[2.1 | Gastos fijos — $1 — j 
Gastos variables 

| | Total gastos generales (B) AAA > 
Utilidad (C) T 
L| SUBTOTAL (A5B4C) 

4 | 

Emm 


Monto del componente a precios unitarios 


OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 


' CONCEPTO š | PRECIO 


Monto del componente a suma alzada 


Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 


% Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace, En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es interior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), ei valor será incrementado en un centésimo, 
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N* 
PARTIDA 


_ | Total costo directo (A) 
[2. | Gastos generales 

.1 | Gastos fijos 

Gastos variables 


| — | Total gastos generales (B) 

Utilidad (C) | 

| [| SUBTOTAL (A+B+C) | 

A  — —— L ———— 
[5 | | 


5 Monto de la oferta a suma alzada 


Monto total de la oferta 


El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo dela 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 


UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL 


N 


4A 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Importante 


° El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que Su oferta no incluye el tríbuto 
materia de la exoneración. 


« El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 


Importante para la Entidad 


* Afin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 


-gue los postores puedan utilizarlo al. momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo. ..... 


siguiente; 


“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 


———————— 


? Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N* 025-2000/SUNAT o 


i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y il) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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* En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 


“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se 
presente”. 


* En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 


“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cade obra incluida en el 
paquete”. 


* En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 


“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 


~  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan dei beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N? 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 


“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites 
del valor referencial sin IGV”. 


Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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importante para la Entidad 


Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N? 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, 


ANEXO N° 7 


DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 


Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 


Presente.- 


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley N? 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes: 


1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 


2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 
de personas jurídicas); 


3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 
Amazonía; y 


4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía, 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 


Importante 
Cuendo 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo . 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 

con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio, 


so frafo 


hI — —— RN 
^? En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la inversión en la 
Amazonía" se define como “empresa” a fas “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría. ubicadas en la 
Amazonía, Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan Ja opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
ala Renta." 


de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de dos. |... 1L 
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importante para la Entidad 


En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún item no supere los novecientos mil Soles 
(S. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 


Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 


ANEXO N* 8 


SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N* 
DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00]) 


Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 


Presente.- 


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que mi representada se encuentra domiciliada en 
[CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR 
PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA, LA 
QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN]. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 


Importante 


~-~. Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el . 
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 


° Fara que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe : 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal 7) del artículo 50 del Reglamento y: 
presentar esta solicitud, U 
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ANEXO N° 9 


DECLARACIÓN JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 


Señores . 
COMITÉ DE SELECCIÓN 


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento. 


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 


Importante 


A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de ` 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción ; 
Vigente en http:/portal.osce, gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. a 


También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la . 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Ley N? 30225 Ley de contrataciones del estado. 
Si la municipalidad no cuenta con los profesionales se convoca a profesionales externos. 


Para una obra. 


primero, se hace un perfil técnico de proyecto, eso normalmente lo hacen con una 
contratación directa porque no supera las 8 UIT, pero hay que tener en cuenta que hace unos 
días se publicó un decreto de urgencia que está vigente hasta diciembre de este afio el monto 
mínimo es ampliado hasta de 9 UIT. (que seria 41,440 soles) 


En el caso que supere ese monto, se hace un proceso de contratación y dependiendo del 
monto puede ser una adjudicación simplificada o licitación püblica. 


Después del perfil se hace el ESTUDIO DEFINITIVO (Expediente Técnico) 


De la misma manera si no supera las 8UIT. O teniendo en cuenta el decreto de urgencia, para 
lo que queda del año seria 9 UIT. 


Contrata sin proceso 


En el caso que supere ese monto, se hace un proceso de contratación y dependiendo del 
monto puede ser una adjudicación simplificada o licitación pública. 


Finalmente se hace la convocatoria para la ejecución de la obra 
Para esto puede hacerse por administración directa o por contrata 
Dependiendo del monto también puede ser una adjudicación simplificada o licitación püblica. 


Los procedimientos para la contratación seria primero se conforma un comité de selección, los 
mismos que elaboran las bases. Se publica en el SEACE, se presentan los postores, pueden 
presentar observaciones a las bases, se evalúa y se publica las bases integradas. 


El comité en base a las evaluaciones de propuesta técnica y propuesta económica. Define al 
ganador. 
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE 


SANEAMIENTO BASICO En LAS ALIDADES DE YAMSEN USHUM, TAYAPOTRERO 
VISTA ALEGRE DEL DISTRITO I ANGINA - PROVINCE lA DE CHOTA DEPARTAMENTO 
DE LA) JAMAXCA 


El comitè de Selección, procede ai OTOR 


GANMIENTO DE LA SUENA PRO EN ESTE ACTO 
PRIVADO, luega : de la Coli 


cación y Evaluación de la Oferta, del Postor CON RCIC 
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 


| 
la 


EJECUCIÓN DE OBRAS 


Aprobado mediante Directiva N%001-201 9-OSCE/CD Ë 


| Egea 2 s 
: y ; I3 


SUB DIRECC ÓN DE NORMATIVIDAD -- DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 
ORGANISMO en DE LAS CONTRATACIONES DEL aba OSCE 


SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 


x importante 
* Abc 


Advertencia 


Márgenes 


Estilo de Fuente 


H Color de Fuente 


a Alineación 


interlineado 


EN Espaciado 
EN Subrayado 


INSTRUCCIONES DE USQ: 


Características 


Entidad con postericridad al otorgamient 


Se refiere a consideraciones importantes 
de selección y por los proveedores, 


por los proveedores, 


Se refiere a consideraciones importantes 


las bases. 


Cursiva: Para el encabezado y Pie de página 
Para las Consideraciones importantes (Ítem 


Automático: Para el contenido en general 


11 : Para el nombre de los Capítulos. 


Justificada: Para el contenido en general y notas al 
Centrada ; Para la primera página, los títulos de 1 


Posterior : O 
Para los nombres de las 
concepto 


l. Una vez registrada la información 


quedar en letra tamaño 1 


2. la nota IMPORTANTE no 
Específica debe seguirse | 


La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 


completada por la Entidad durante la elaboración de las bases, 
Es una indicaciór, o Información que deberá ser completada por la 


específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS da | 


Se refiere a cdvertendas a Tener en cuenta por el comité de selección y 


de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la ela boración de 


Superior ; 2.5 cm Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm 
Normal: Para el contenido en general 
Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 


16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 


Ls 10 : Para el cuerpo del documento en general 
Tamaño de Letra : Bs 
9 : Para el encabezado Y pie de página 
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
8 : Para las Notas al pie 


de los Capítulos 
Anterior ; Ò 


Secciones y pora resaltar o hacer hincapié en algún 


o de la buena pro para el caso 


ia oferta, 


a tener en cuenta por el comité 


a tener en cuenta por el comité 


3 del cuadro anterior) 


pie. 
as Secciones y nombres 


solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 


O, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 


puede ser modificada ni eliminada en la Sección Ge 
«t instrucción que se indica en dicha nota. 


neral. En el caso de la Sección 


£laborodas en enero de 201 9 


Modificadas en marzo, junio y diciembre 


de 2019 
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS" 


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA DU N*008-2021 -MDA/CS 
PRIMERA CONVOCATORIA 


CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO 
BASICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSEN USHUM, 

TAYAPOTRERO VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE 
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA» 


——————— 
! Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 
detinición: 


Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 


Quitentos-aovente 


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA 


ADJUDICACION SIMPLIFICADA DU- 1 02-2021 - N° 008-2021 "MDA/CS - PRIMERA CONVOCA TORIA 
BASES INTEGRADAS 


DEBER DE COLABORACIÓN 


La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 


En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 


De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N* 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 


M 


"a 
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SECCIÓN GENERAL 


DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 


(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÜN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 


tom 
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BASES INTEGRADAS 


1.1. 


1.2. 


1.3. 


1.4. 


La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 


1.5. 


CAPÍTULO I 


ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 


REFERENCIAS 


Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se 


haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 


MEE n... 


está 


de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 244-2018-EF. 


Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 


CONVOCATORIA 


Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 


54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 


debiendo adjuntar las bases. 


REGISTRO DE PARTICIPANTES 


El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 


consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 


Importante 


° Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 


Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscrip 


ción 


vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 


el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 


información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: WWw.mp.gob.pe. 


° Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 


su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones | 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 


electrónico" publicado en htlps;/www2.seace.gob. per. 


° En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 


participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del p 


lazo 


establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 


quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado, 


FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 


establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el lite 
del artículo 89 del Reglamento, 


ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 


La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan confor 


ral a) 


me a 


las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento. 


QA 


POS y wiU 
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RRA 


` Importante 


'* Nose absolverán consultas y Observaciones a las bases que se presenten en forma física. 


+ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y ` 


observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin ` 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 


1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 


1.7. 


Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento. 


Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 


: Importante 
° Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben : 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 


.* Encaso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 


documentos escaneados. 


'* Nose tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 


PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 


El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases, 


El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 


Importante 
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertes individuales ni conformar más de un | 


; consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ftem cuando se trate de 


. procedimientos de selección según relación de Ítems. 


En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 


Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
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1.8. 


1.9. 


1.10. 


2 


a, 


et 


EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. 


Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 


En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento, 


El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 


* Importante 


: En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 


: Valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000. 00), a solicitud del postor se 


asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido porlos i 


: postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, : 
Sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la i 
constancia de inscripción ante el RNP?, Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección . 


por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 


CALIFICACIÓN DE OFERTAS 


Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 


Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento, 


SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 


La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 


akmornento de realizar su inscripción er — 


el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 


La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 


A 


La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 


WwwW.Inp.gob.pe 
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1.11. RECHAZO DELAS OFERTAS 


1.12. 


1.13. 


De rechazarse alguna de las ofertes calificadas, el comité de selección revisa ej cumplimiento 
de Jos requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 


OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro. 

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 


los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 


En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 


El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 


. Importante 


; presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento, 
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CAPÍTULO II 


SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 


2.1. 


2.2. 


RECURSO DE APELACIÓN 


A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 


El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 


En los procedimientos de selección segün relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 


Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del protedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 


' Importante 
* Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligacíón de permitir el 


Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación ` 


no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 


A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos - 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (li) la captura y almacenamiento de ` 


siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor ` 
tiempo posible, prevío pago por tal concepto. 


° El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 


desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda, 


PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 


La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de tos cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 


La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar, 
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3.1. 


3.2. 


CAPÍTULO Ili 
DEL CONTRATO 


PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 


Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realize conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 


Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 


GARANTÍAS 


Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 


3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 


consentimiento de la liquidación final. 
INGENIERIA Y CONSTRUCTORA LINO S.A.C. 


RESPUESTA 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE 
PARCIALMENTE LA CONSULTA, ACLARA QUE SE SUJETA AL DS N*063-2021 
DONDE PRECISA LO SIGUIENTE “EL POSTOR ADJUDICADO TENGA LA FACULTAD 
DE OPTAR, COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LAS 
GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y DE FIEL CUMPLIMIENTO POR 
PRESTACIONES ACCESORIAS, POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA 
GARANTÍA CORRESPONDIENTE. 8.4. LA RETENCIÓN SE EFECTÚA DURANTE LA 
PRIMERA MITAD DEL NÚMERO TOTAL DE PAGOS A REALIZARSE, DE FORMA 
PRORRATEADA EN CADA PAGO, CON CARGO A SER DEVUELTO AL FINALIZAR 
EL CONTRATO, BASADOS EN LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS 
CONTRATACIONES DEL. ESTADO. 


INGENIERÍA Y CONSTRUCTORA LINO S.A.C. 
RESPUESTA 


EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE LA CONSULTA RESPECTO 0.6 DEL MONTO 
DE LA OBRA, COMO SOLVENCIA ECONOMICA, TENIENDO EN CONSIDERACION 


“e 


BAJO EL DU 102-2021, CONSIDERAR QUE LAS OFERTAS DE POSTORES ESTEN — 1 


COMPUESTAS ÚNICAMENTE POR EL ANEXO DE LA OFERTA ECONÓMICA Y LAS 
DECLARACIONES JURADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN POSTERIOR, EL CUAL 
SERA REQUISITO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ACUERDO A LA 
NORMATIVA ESPECIAL VINCULADA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, 
EMITIDAS POR ENTIDADES BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA 


DE BANCA, SEGUROS . 
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3.3. 


INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAC 
RESPUESTA 


LA 
DECLARACIONES JURADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN POSTERIOR, INCLUSO 
Anng MES JURADAS 


DELA CONTRATACIÓN. 


Importante 


8) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse Sea una . 


£) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 


c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, ` 


3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 


En las contratacion 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 


accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas, 


3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 


En caso se haya previsto en la sección Específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 


REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 


Importante 


Corresponde a la Entidad verificar que las garantías Presentadas por el Postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 


